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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 339 

6 Σεπτεμβρίου 2002 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Ο Δήμαρχος Βέροιας Προσκαλεί: 

Την 25-9-2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 (λήξη προ¬ 
σφορών επίδοσης) τους ενδιαφερομένους σε ανοικτό 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σύστημα δημοπρασίας με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες και έλεγχο ομα- 
λότητας, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85, για την εκτέλεση του έργου. 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΑΝΤΑΣ», προϋπολογι¬ 
σμού με τον ΦΠΑ (Τριάντα έπτα χιλιάδες ευρώ και εκατόν 
είκοσι τέσσερα λεπτά) 37.124 Ευρώ. Ο διαγωνισμός θα 
διεξαχθεί στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δή¬ 
μου Βέροιας, (οδός Βικέλα 4,3ος όροφος) 

Η δημοπρασία, η ανάθεση των εργασιών και στη συνέχεια 
η εκτέλεση της σύμβασης θα διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν. 1418/84. του Π.Δ. 609/85 (Κατασκευή Δημ. Έργων), του 
Π.Δ. 171/87 (για όργανο που αποφασίζουν κ.λπ. σεέργατων 
ΟΤΑ) και του Π.Δ. 410/95 (Δημ. και Κοιν. Κώδικας), καθώς 
και του Ν.2940/2001 (περί βελτιώσεως των διαδικασιών για 
την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλ¬ 
λες διατάξεις) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ αναλόγου κατηγορίας για έργα: 
α) Οικοδομικά Α’ τάξης και άνω γης παλαιύς κατάταξης του 
ΜΕΕΠ β) Πρασίνου Α’ τάξης & άνω της παλαιός κατάταξης 
του ΜΕΕΠ, γ) Ηλεκτρομηχανολογικά Α'τάξης και άνω της 
παλαιάς κατάταξης του ΜΕΕΠ και σε κοινοπραξία των ανω¬ 
τέρω α), β) καιγ). Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσε¬ 
ων που δεν προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις πε¬ 
ρί δημοσίων Εργων δεν γίνονται δεκτές. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία 
σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στην προβλεπόμενη από 
την μελέτη δαπάνη του Εργου (πρθρο 23 παρ 1 ΠΔ 
609/85), η ποσού 750,00 Ευρώ σε γραμμάτιο του ΤΠΔ η 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, η του 
ΤΣΜΕΔΕ (άρθρο 27 παρ. 1 Π.Δ. 609/85) η οποία θα απευ¬ 
θύνεται στο ΔΗΜΟ Βέροιας. 


(1) 2. Το εργοληπτικό τους πτυχίο (πρωτότυπη βεβαίωση εγ¬ 

γραφής στο ΜΕΕΠ) σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει η 
κατηγορία και η τάξη, καθώς και τα πιστοποιητική εκπλή¬ 
ρωσης των νόμιμων υποχρεώσεων για την ισχύ του πτυχίου. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνο¬ 
νται οι εν ενεργεία εργολαβίες τους που θα συνοδεύονται 
από: 

α) Βεβαίωση για το όριο του ανεκτέλεστου υπόλοιπου 
εργασιών για κάθε έργο, η οποία θα εκδοθεί από την υπη¬ 
ρεσία που εκτελείτο έργο, 

β) Βεβαίωση για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του 
έργου κοι την τήρηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμ¬ 
ματος (άρθρο 4 παρ. 14 του Ν. 2229/94), 
γ) Βεβαιώσεις των υπηρεσιών για την εξόφληση των 
ασφαλιστικών Εισφορών και τη φορολογική ενημερότητα 
για τα δημόσια έργα που εκτελεί μόνη της ή σε Κ/ξία. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνο¬ 
νται τα μηχανήματα έργων που κατέχει η επιχείρηση, η 
οποία δήλωση θα συνοδεύεται από βεβαιώσεις καταβο¬ 
λής των προβλεπόμενων τελών για τα αντίστοιχα μηχανή¬ 
ματα (άρθρο 20 του Ν 2052/92). 

Για την κρίση των προσφορών των διαγωνιζόμενων κα¬ 
θώς και για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου, έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2576/98 «Βελτίωση των δια¬ 
δικασιών ανάθεσης δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις, 
και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
όπως ισχύουν. Ο συντελεστής «ρ» θα είναι για κατηγορία 
έργων οικοδομικών. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προγραμματισμού 
& Ανάπτυξης του Δήμου Βέροιας, Βικέλα 4 τηλ. 59587. 
όπου υπάρχουν και τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. οικ. 3770 

Η Δ/νση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 
προκηρύσσει και προσκαλεί τους ενδιαφερομένους ερ¬ 
γολήπτες σε Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


το σύστημα υποβολής προσφοράς ,με ενιαίο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ, 
2(α) και 4(α) του Ν. 1418/84 και του άρθρου 6 του Π.Δ. 
609/85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με 
τους Ν .2229/94,2338/95,2576/98 και 2940/01 και των Π .Δ 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99,18/00, 23/00 ,κα¬ 
θώς καιτις εγκυκλίους 23/00,22701 και 24/01, για την ανά¬ 
δειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Συ¬ 
ντήρηση υπαρχόντων και τοποθέτηση νέων μεταλλικών 
στηθαίων ασφαλείας και στηθαίων γεφυρών στο Ε.Ο.Δ 
αρ μοδ ιότητας ΔΕΣΕΙ ωαννίνων και στηθαίων τύπο υ « Ν Ε\Λ/ 
ύΕΒδΕΥ», προϋπολογισμού 150.000 ΕΥΡΩ 

Η δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιώντου υπόψη έρ¬ 
γου θα βαρύνει τις πιστώσεις ΤΕΟ ΑΕ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 16-10-2002, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11η π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών), στα γρα¬ 
φεία της ΔΕΣΕ, 5ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης στα Ιωάννι¬ 
να, τηλέφωνο: 06510/60850 ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ κάτοχοι 
τπυχίου Β' τάξης και άνω για έργα οδοποιίας ή κάτοχοι 
πτυχίων Α2 τάξεως και άνω για έργα οδοποιίας με βάση 
τις διατάξεις του Ν. 2940/01, οι οποίες έχουν εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την ισχύ- 
ουσα Νομοθεσία και να ανταποκρίνονται στους όρους 
που αναγράφονται στο τεύχος «Διακήρυξη Δημοπρα¬ 
σίας» των συμβατικών τευχών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθορίζεται στο 
ποσό των 2.600 ΕΥΡΩ, δηλαδή ποσοστό 2% επί του προϋ¬ 
πολογισμού της μελέτης της εργολαβίας, χωρίς τη δαπάνη 
του Φ.Π.Α. απευθυνόμενη στη Δ.Δ.Ε./Π.Η ή στηνΔΕΣΕ/ΠΗ. 

Οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι μπορούν να λάβουν γνώση 
των σχετικών τευχών του διαγωνισμού για να πληροφορη- 
θούν τους όρους αυτού και να υποβάλουν την προσφορά 
τους στα γραφεία της ΔΕΣΕ/Π. Η. 5ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κο¬ 
ζάνης στα Ιωάννινα τηλ.- (06510)-60830, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, μέχρι και την προτεραία του διαγωνισμού. 

Ιωάννινα, 28 Αυγούστου 2002 
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. οικ. 3665 

Η Δ/νση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 
προκηρύσσει και προσκαλεί τους ενδιαφερομένους εργο¬ 
λήπτες σε Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με το 
σύστημα υποβολής προσφοράς, με ενιαίο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2(α) 
και4(α) του Ν. 1418/84 και του άρθρου 6του Π.Δ. 609/85, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με τους 
Ν.2229/94, 2338/95, 2576/98 και 2940/01 και των Π.Δ 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 18/00, 23/00, κα¬ 
θώς και τις εγκυκλίους 23/00,22/01 και 24/01, για την ανά¬ 
δειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Απο¬ 
περάτωση κόμβου κέντρου υγείας Βουτσαρά στην Ε.Ο. Ιω- 
αννίνων-Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 65.000 ΕΥΡΩ. 

Η δαπάνη γιατην εκτέλεση των εργασιώντου υπόψη έρ¬ 
γου θα βαρύνει τις πιστώσεις ΤΕΟ ΑΕ. 


Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 2-10-2002, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11η π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών), στα γραφεία 
της ΔΕΣΕ/Π, Η, 5ο χλμ. Ε Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης στα Ιωάννι¬ 
να, τηλέφωνο:06510/ 60830 ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ κάτοχοι 
πτυχίου Β’ τάξης και άνω για έργα οδοποιίας ή κάτοχοι 
πτυχίων Α2 τάξεως και άνω για έργα οδοποιίας με βάση 
τις διατάξεις του Ν.2940/01, οι οποίες έχουν εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την ισχύ- 
ουσα Νομοθεσία και να ανταποκρίνονται στους όρους 
που αναγράφονται στο τεύχος «Διακήρυξη Δημοπρα¬ 
σίας)» των συμβατικών τευχών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθορίζεται στο 
ποσό των 1.125 ΕΥΡΩ, δηλαδή ποσοστό 2% επί του προϋ¬ 
πολογισμού της μελέτης της εργολαβίας,χωρίς τη δαπάνη 
του Φ.Π.Α απευθυνόμενη οτη Δ.Δ.Ε./Π.Η ή στην ΔΕΣΕ/ΠΗ 

Οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι μπορούν να λάβουν γνώ¬ 
ση των σχετικών τευχών του διαγωνισμού για να πληρο- 
φορηθούντους όρους αυτού και να υποβάλουν την προ¬ 
σφορά τους σταγραφεία της ΔΕΣΕ/Π.Η . 5οχλμ. Ε.Ο. Ιω¬ 
αννίνων-Κοζάνης στα Ιωάννινα τηλ. (06510)-60830. κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την προτεραία 
του διαγωνισμού. 

Ιωάννινα, 21 Αυγούστου 2002 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
-Φ- 

(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. οικ. 3664 

Η Δ/νση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 
προκηρύσσει και προσκαλεί τους ενδιαφερομένους ερ¬ 
γολήπτες σε Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με 
το σύστημα υποβολής προσφοράς ,με ενιαίο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 
2(α) και 4(α) του Ν. 1418/84 και του άρθρου 6 του Π.Δ. 
609/85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με 
τους Ν.2229/94.2338/95,2576/98 και 2940/01 καιτων Π.Δ 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 18/00, 23/00, κα¬ 
θώς και τις εγκυκλίους 23/00, 22/01, και 24/01, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου 
«Συντήρηση της αρ. 5 Ε.Ο στο τμήμα Ιωάννινα - Σήραγγα 
Κλεισούρας», προϋπολογισμού 120.000 ΕΥΡΩ. 

Η δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών του υπόψη έρ¬ 
γου θα βαρύνει τις πιστώσεις ΤΕΟ ΑΕ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 2-10-2002, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11η π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών), στα γραφεία 
της ΔΕΣΕ/Π.Η, 5ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης στα Ιωάννι¬ 
να, τηλέφωνο:06510/ 60830 ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργολητπικές Επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ κάτοχοι 
πτυχίου Β’ τάξης και άνω για έργα οδοποιίας ή κάτοχοι 
πτυχίων Α2 τάξεως και άνω) για έργα οδοποιίας με βάση 
τις διατάξεις του Ν.2940/01, οι οποίες έχουν εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την ισχύ- 
ουσα Νομοθεσία και να ανταποκρίνονται στους όρους 
που αναγράφονται στο τεύχος «Διακήρυξη Δημοπρα¬ 
σίας» των συμβατικών τευχών. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθορίζεται στο 
ποσό των 2100 ΕΥΡΩ, δηλαδή ποσοστό 2% επί του προϋ¬ 
πολογισμού της μελέτης της εργολαβίας, χωρίς τη δαπάνη 
του Φ.Π.Α. απευθυνόμενη στηΔ.Δ.Ε./Π.Ηή στηνΔΕΣΕ/ΠΗ. 

Οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι μπορούν να λάβουν γνώση 
των σχετικών τευχών του διαγωνισμού για να πληροφορη- 
θούν τους όρους αυτού και να υποβάλουν την προσφορά 
τους στα γραφεία της ΔΕΣΕ/Π. Η., 5ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κο¬ 
ζάνης στα Ιωάννινα τηλ. (06510)-60830, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, μέχρι καιτηνπροτεραίαντου διαγωνισμού. 

Ιωάννινα, 21 Αυγούστου 2002 
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. οικ. 3769 

Η Δ/νση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 
προκηρύσσει και προσκαλεί τους ενδιαφερομένους ερ¬ 
γολήπτες σε Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με 
το σύστημα υποβολής προσφοράς ,με ενιαίο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης,σύμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 
(α) και 4(α) του Ν. 1418/84 και του άρθρου 6 του Π.Δ- 
609/85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με 
τους Ν.2229/94,2338/95,2576/98 και 2940/01 και των Π.Δ 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 18/00, 23/00 ,κα¬ 
θώς και τις εγκυκλίους 23/00,22/01 και 24/01, για την ανά¬ 
δειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Συ¬ 
ντήρηση της αριθ. 5 Ε.Ο στην είσοδο της πόλεως Ιωαννί¬ 
νων», προϋπολογισμού 150.000 ΕΥΡΩ. 

Η δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών του υπόψη έρ¬ 
γου θα βαρύνει τις πιστώσεις ΤΕΟ ΑΕ.. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 9-10-2002, ημέραΤετάρτη και 
ώρα 11η π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών), στα γραφεία 
της ΔΕΣΕ /Π.Η, 5ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης στα Ιωάννι¬ 
να, τηλέφωνο:06510/60830 ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ κάτοχοι 
πτυχίου Β’ τάξης και άνω για έργα οδοποιίας ή κάτοχοι 
πτυχίων Α2 τάξεως και άνω για έργα οδοποιίας με βάση 
τις διατάξεις του Ν.2940/01, οι οποίες έχουν εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την ισχύ- 
ουσα Νομοθεσία και να ανταποκρίνονται στους όρους 
που αναγράφονται στο τεύχος «Διακήρυξη Δημοπρα¬ 
σίας» των συμβατικών τευχών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθορίζεται στο 
ποσό των 2.580 ΕΥΡΩ, δηλαδή ποσοστό 2% επί του προϋ¬ 
πολογισμού της μελέτης της εργολαβίας,χωρίς τη δαπάνη 
του Φ.Π.Α απευθυνόμενη στη Δ.Δ.Ε. /Π.Η ή στην ΔΕΣΕ/ΠΗ. 

Οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι μπορούν να λάβουν γνώση 
των σχετικών τευχών του διαγωνισμού για να πληροφορη- 
θούν τους όρους αυτού και να υποβάλουν την προσφορά 
τους σταγραφείατης ΔΕΣΕ/Π. Η., 5ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων«Κο- 
ζάνης στα Ιωάννινα τηλ. (06510)-60830, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, μέχρι καιτην προτεραία του διαγωνισμού. 

Ιωάννινα, 28 Αυγούστου 2002 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 4620 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Τ ρικάλων διακηρύσσει 
ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις δια- 
τάξειςτου Ν.1418/84 και του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιή¬ 
θηκαν με το Ν.2229/95» το Π.Δ. 286/94, τον Ν.2372/96, το 
Π.Δ. 402/96, το Π.Δ. 210/97, τον Ν.2576/98 τις αποφάσεις 
Δ17α/08/16/ΦΝ 402/10-2-1998 του Δ17α/10/85/ΦΝ 402/98 
του Ν. 2741/99 το Π.Δ. 218/19 και τις αποφάσεις Δ 
17α/07/37/ΦΝ 402/2000/ΦΕΚ 887β, 433/19-9-2000(ΦΕΚ 
1176β) και ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ. 502/2000 (ΦΕΚ 1265β) το ΠΔ 
334/2000 και τον Ν.2940/2001 η ανάδειξη αναδόχου εργο¬ 
λήπτη κατασκευής του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ - ΔΙΑΣΕΛΛΟ - ΚΕΡΑΜΙΔΙ» δαπάνης εργα¬ 
σιών 42.500,00 ΕΥΡΩ καιΦΠΑ7.500,00 ΕΥΡΩ το οποίο χρη¬ 
ματοδοτείται από πιστώσεις ΤΕΟ. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 25η του μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ¬ 
ΟΥ 2002 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11 π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφοράς) στα Γραφεία της Λ/νση Τεχνικώτν Υπηρε¬ 
σιών Ν.Α. Τρικάλων ενώπιον της αρμόδια επιτροπής. 

Σε εφαρμογή των διατάξεων της αποφάσεως Δ 
17α/10/85/ΦΝ 402/98 και της εγκυκλίου 16/Δ17α/05/ΦΝ 
402/99/ΥΠΕΧΩΔΕ. 

α.-Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία με αντίστοι¬ 
χους συντελεστές 

α.- ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ III ρ = 0,90 - 0,0005 μ. 

β.- Για την προσέγγιση των μεγεθών της διαδικασίας 
σναδείξεως του μειοδότη θα επιλεγεί η ρύθμιση της προ¬ 
σέγγισης «εκατοστού». 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ. 

1. -Α1 .τάξεως και άνω για έργα Οδοποιίας εφόσον οι ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις έχουν επανακρίθεί και καταταγεί 
στις προβλεπόμενες από τον Ν. 2940/2001 κατηγορίες 
και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. 

2. - Ατάξεως και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εφόσον για, τις 
εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδι¬ 
κασία επανακρίσεως των σύμφωνα με τις διατάξεις του 
προαναφερομένου νόμου και όπως τα πτυχία των επιχειρή¬ 
σεων αυτών ισχύουν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων αυτών. 

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των υποχρεώσεων του ανα¬ 
δόχου για τις οποίες δεν θα καταβληθεί ιδιαίτερη αμοιβή 
αλλά αυτή περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές του τιμο¬ 
λογίου της μελέτης περιλαμβάνονται και η σύνταξη του 
φακέλλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) και του Σχεδίου 
Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) και η εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις. Οι προ- 
σφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν: 

Α.- Εγγυητική ετηστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
ποσού ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (850,00) ΕΥΡΩ η οποία θα 
απευθύνεται προς την ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 

Β.- Δήλωση του Ν. 1599/86 για το άθροισμα των ανε¬ 
κτέλεστων τμημάτων των εργολαβιών. 

Γ.-Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, για την εξακρίβωση 
της έδρας της Επιχείρησης. 

Δ.- Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 

Ε.- Τα αναφερόμενα στην Λεπτομερή Διακήρυξη Δημο¬ 
πρασίας στοιχεία. 
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Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ΔΤΥΝΑ 
Τρικάλων (Τα Δ/νση Β. Τσιτσάνη 31, 42100 - Τρίκαλα - 
Αριθμοί Τηλεφώνου (04310 - 46210 - 46214 - 46219 - 
46226. Τηλεομυοτυπία ( ΡΑΧ): 04310-46264. 

Τρίκαλα, 30 Αυγούστου 2002 
Ο Νομάρχης κ.α.α. 

Ο Βοηθός Νομάρχη 
ΧΡ. ΗΛΙΑΔΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. 

Η Ανώνυμη Εταιρεία ΟΣΚ Α.Ε. θα διενεργήσει δημο¬ 
πρασία με κλειστές δακτυλογραφημένες προσφορές, για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 1ου ΔΣ 
ΑΧΑΡΝΩΝ». 

Συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ + ΟΕ 
και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 891.490 €. 

Αξία οικοδομικών εργασιών με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα 
696.490,00 €, αξία Η/Μ εγκαταστάσεων με ΓΕ + ΟΕ και 
απρόβλεπτα 47.380,00 €, δαπάνη αναθεώρησης 
11.630,00 € και Φ.Π.Α. 135.990,00 €. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 25/09/2002 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11:00 (ώρα λήξης επίδοσηςτωνπροσφορών) μπροστά 
σε Επιτροπή που θα συστήσειη Αρμόδια Αρχή, στα Γ ραφεία 
της στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθ. 30 τηλ. 010-5243411. 

Η Σύμβαση υπάγεται στη διαδικασία διασταύρωσης 
στοιχείων που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν .3021 /2002 
«Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρό¬ 
σωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχει¬ 
ρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις». 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Ελληνικές Εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων Έρ¬ 
γων ή Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων (ατομι¬ 
κών ή εταιρικών), εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στηντάξη 2- 
3 (Δ1-Δ-Ε) της κατηγορίας οικοδομικών έργων και συγ¬ 
χρόνως στην τάξη Α1-Α2-1 (Β-Γ-Δ1) της κατηγορίας 
ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Οι εντός παρενθέσεως 
τάξεις, αφορούν στα πτυχία της παλαιάς κατάταξης. 

Η δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα προσφοράς με 
ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των ερ¬ 
γασιών που αποτιμώνται με κατ’ αποκοπή τιμήματα (αρθ. 
9 Π.Δ. 609/85), σε συνδυασμό με το σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών 
ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτώντων πο¬ 
σοστών έκπτωσης για το υπόλοιπο μέρος των εργασιών 
που αποτιμώνται με τιμές μονάδος (αρθ. 7 ΠΔ 609/85). 

• Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις της ΟΣΚΑ.Ε. 

• Γιατην συμμετοχή στην δημοπρασία κατατίθεται από 
καθένα από τους διαγωνιζόμενους η κατά νόμο (άρθρο 
23, Π.Δ. 609/85) εγγύηση συμμετοχής 14.877 €, δηλαδή 
το 2 % της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου, χω¬ 
ρίς την δαπάνη για αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η εγγύηση 
συμμετοχής παρέχεται προς την ΟΣΚ Α.Ε., κατά την παρ. 
6του άρθρου 27, του Π.Δ. 609/85. 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες 
από σχέδια, διαγράμματα κ.λ.π. και να παραλάβουν αυτο¬ 
προσώπως ή νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, οικονομικά τεύχη 
της μελέτης του έργου, απαραίτητα για την σύνταξη και 
υποβολή της προσφοράς τους, όλες τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες, από 09:00 μέχρι 13:00, στα Γραφείατης ΟΣΚΑ.Ε. Τμή- 
μαΤευχών και Διαγωνισμών. (Φαβιέρου 30, ημιώροφος). 


• Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης (αρχικής και 
επαναληπτικών) βαρύνουντον ανάδοχοτου έργου. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ 

-♦- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 3871 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης Ρεθύμνης 
προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφο¬ 
ράς «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 7,17,18του 
Π.Δ. 609/85) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 
«Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων...» του 
εκτελεστικού αυτού Π.Δ/τος 609/85 και των Ν. 2229/94, Ν. 
2372/96, Ν.2576/98 Ν. 2940/01 άρθρο 5, και των εγκυκλίων 
22 (Δ17α/03/45/Φ.Ν.430), 32 (Δ 17α/ 09/617/Φ.Ν.430), 37 
(Δ17α/03/67/Φ.Ν. 430) για την εκτέλεση του έργου «ΟΔΙΚΟΣ 
ΑΞΟΝΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΜΑΝΔΡΕΣ» Ιο Υποέργο 
«Ολοκλήρωση κατασκευής τμήματος Τσιβέρα Πρασσές» 
συνολικής δαπάνης 2.421.130 € (από τις οποίες για απρό¬ 
βλεπτες δαπάνες 246.467,59 €,για αναθεώρηση 162.220,23 
€, και για ΦΠΑ 369.324,92 €). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 25η Σεπτεμβρίου 2002 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη, και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφο¬ 
ρών) στο γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Νομ/κής Αυτ/σης Ρεθύμνης (Νομαρχία, Πλατεία Μρώων 
Πολυτεχνείου) οπό αρμόδιο επιτροπή. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π για έργα Οδοποιίας 
Ε’ τάξεως και άνω ή Τρίτης τάξεως και άνω (σύμφωνα με 
τον Ν. 2940/01). 

Φορέας κατασκευής είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Ρεθύμνης. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 37.800 € ήτοι ποσο¬ 
στά 2% επί του ποσού του προϋπολογισμού της μελέτης 
του έργου και θα απευθύνεται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοί¬ 
κηση Ρεθύμνης. 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα δίδονται μέχρι 
και την προηγουμένη ημέρα της δημοπρασίας από τη 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομ/κής Αυτ/σης Ρεθύ¬ 
μνης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ρέθυμνο, 2 Σεπτεμβρίου 2002 
Ο Νομάρχης 
Μ. ΛΙΤΙΝΑΣ 

-♦- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 3872 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης Ρεθύμνης 
προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφο¬ 
ράς «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 7,17,18του 
Π.Δ. 609/85) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 
«Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων...» του 
εκτελεστικού αυτού Π.Δ/τος 609/85 και των Ν. 2229/94, Ν. 
2372/96, Ν.2576/98 Ν. 2940/01 άρθρο 5, και των εγκυκλίων 
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22 (Δ17α/03/45/Φ.Ν.430), 32 (Δ 17α/ 09/617/Φ.Ν.430), 37 
(Δ17α/03/67/Φ.Ν. 430) για την εκτέλεση του έργου «ΟΔΙΚΟΣ 
ΑΞΟΝΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΣΠΗΛΙΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ (ΠΑΑΡΑΚΑΜΨΗ 
ΣΠΗΛΙΟΥ)» 1 ο Υποέργο «Οδικός άξονας Ρέθυμνο Σπήλι Αγ. 
Γαλήνη Παράκαμψη Σπηλιού» συνολικής δαπάνης 730.741€ 
(από τις οποίες για απρόβλεπτες δαπάνες 80.324,48 €,για 
αναθεώρηση 3.451,04 €, και για ΦΠΑ111.468,97 €). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 25η Σεπτεμβρίου 2002 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη, και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφο¬ 
ρών) στο γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Νομ/κής Αυτ/σης Ρεθύμνης (Νομαρχία, Πλατεία Μρώων 
Πολυτεχνείου) οπό αρμόδιο επιτροπή. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα Οδοποιίας 
Ε’ τάξεως και άνω ή Τρίτης τάξεως και άνω (σύμφωνα με 
τον Ν. 2940/01). 

Φορέας κατασκευής είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Ρεθύμνης. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 12.400 € ήτοι ποσο¬ 
στά 2% επί του ποσού του προϋπολογισμού της μελέτης 
του έργου και θα απευθύνεται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοί¬ 
κηση Ρεθύμνης. 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα δίδονται μέχρι 
και την προηγουμένη ημέρα της δημοπρασίας από τη 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομ/κής Αυτ/σης Ρεθύ¬ 
μνης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ρέθυμνο, 2 Σεπτεμβρίου 2002 
Ο Νομάρχης 
Μ. ΛΙΤΙΝΑΣ 
-♦- 

( 10 ) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 6607 

Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας, προκηρύσσει ανοικτό 
διαγωνισμό που θα γίνει στα γραφεία του Οργανισμού στην 
Αθήνα Αγησιλάου 10, τηλ. 010 5286093, στις 25.9.2002, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. σχετικά μετηνπρομήθεια ει¬ 
δών νωπών ψαριών, πουλερικών, νωπού κρέατος, οπωρο¬ 
λαχανοπωλείου, κατεψυγμένων ψαριών, κατεψυγμένων 
λαχανικών, παντοπωλείου και καθαριότητας για τους Βρε¬ 
φονηπιακούς Σταθμούς Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μο¬ 
σχάτου, Περιστεριού, Κερατσινίου και Αγίας Βαρβάρας. 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα διακηρύξεων 
δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γρα¬ 
φεία του Οργανισμού μας στην Αθήνα Αγησιλάου 10, τηλ. 
0105286093. 

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον Οργανισμό Εργα¬ 
τικής Εστίας. 

Ο Πρόεδρος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 
-♦- 

( 11 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 60220/3050 

ΟΒ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Δημαρχιακό μέγαρο με χώρο 
στάθμευσης αυτοκινήτων. 


1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θεσσαλονίκης, Αγγελάκη 13 

ΟΒ-θεσσαλονίκη 

Τηλ. (0310)296.872 

Ραχ. (0310) 234.161 

2. α. Επιλέγεις τρόπος ανάθεσης της σύμβασης: Ανάθεση 
Σύμβασης με την κλειστή διαδικασία (προεπιλογή). Ο δια¬ 
γωνισμός θα διεξαχθεί σε 2 (δύο) φάσεις, σύμφωνα με το 
άρθ.4παρ. 2βτου Ν. 1418/84, το αρθ. 1 παρ. (στ) της Οδη¬ 
γίας 93/37/ΕΟΚ και την Οδηγία 97/52/ΕΚ, το αρθ. 7 παρ. 2 
του Π.Δ. 334/2000, τα άρθρα 7 και 19 του Π.Δ. 609/85, το 
Π.Δ. 171/87 και το Π.Δ. 410/95, όπως ισχύουν σήμερα. 

Κατά την Α' φάση καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέ¬ 
ρον όλοι όσοι διαθέτουν τα απαιτούμενα από την Πρό¬ 
σκληση - Διακήρυξη προσόντα. Θα ακολουθήσει προεπι¬ 
λογή 5 (πέντε) έως και 10 (δέκα) υποψηφίων αναδοχών, οι 
οποίοι και μόνο θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στη Β' 
φάση του Διαγωνισμού και να υποβάλουν προσφορές. 

β. Αιτιολόγηση προσφυγής στηνταχεία διαδικασία: Δεν 
εφαρμόζεται. 

γ. Είδος της Σύμβασης, η οποία αποτελεί το αντικείμενο 
της πρόσκλησης για την υποβολή των προσφορών: Σύμβα¬ 
ση εκτέλεσης του δημοσίου έργου «Κατασκευή του Δη¬ 
μαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης καιτου Υπογείου Σταθ¬ 
μού Αυτοκινήτων», με συγχρηματοδότηση από τον Ανάδο- 
χο και με παραχώρηση της εκμετάλλευσης του Σταθμού 
Αυτοκινήτων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

3. α. Τόπος εκτέλεσης των εργασιών: Το έργο θα εκτε- 
λεσθεί στο Νομό Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρι¬ 
κής Μακεδονίας στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στο 
Ο.Τ. μεταξύ των οδών Βασ. Γεωργίου - Γ Σεπτεμβρίου - 
ανωνύμου πεζοδρόμου και Γ Σ.Σ., στο χώρο του πρώην 
στρατοπέδου Τσιρογιάννη. 

Αντικείμενο αυτής της εργολαβίας είναι η κατασκευή 
του Δημαρχιακού Μεγάρου και του υπογείου σταθμού 
αυτοκινήτων, με συγχρηματοδότηση από τον ανάδοχο 
και με παραχώρηση της εκμετάλλευσης του σταθμού αυ¬ 
τοκινήτων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Το Νέο Δημαρχιακό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης πρό¬ 
κειται να ανεγερθεί στην περιοχή του πρώην στρατοπέδου 
Τσιρογιάννη, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δ.Θ., εμβαδού 
14.588 μ2., που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του ΟΤ 
867 του Ε'Διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Ο υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων θα καταλαμβάνει τον 
υπόγειο χώρο του κτηρίου του Δημαρχείου, καθώς και τον 
υπόλοιπο χώρο του οικοπέδου, πάνω στο οποίο θα δια¬ 
μορφωθεί πλατεία και χώρος πρασίνου, 9.500 μ2 περίπου. 

Το συνολικό εμβαδόν όλων των ορόφων υπέρ το έδαφος 
είναι 14.500 μ2, ενώ το εμβαδόντων υπογείωνχώρων καιτου 
υπογείου σταθμού αυτοκινήτων είναι 37.000 μ2 περίπου. 

β. Φύση και έκταση των εργασιών, δικαιώματα προαίρε¬ 
σης: ΟΡν: 45213312,45215222, 45220000. 

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται όλες οι 
απαιτούμενες εργασίες για την ανέγερση του Δημαρχια¬ 
κού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και του Υπογείου 
Σταθμού Αυτοκινήτων και η παράδοση του έργου ολοκλη¬ 
ρωμένου και έτοιμου προς λειτουργία. Ο ενδεικτικός προ- 
ϋπολογισμόςτου έργου ανέρχεται σε39.576.271 Ευρώ μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και αναλύεται ως εξής: 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 20.983.831 € 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ: 8.366.601 € 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (18%): 
5.283.078 € 
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ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (9%): 3.117.016€ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 1.825.745 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 39.576.271 € 

Ο ΦΠΑ (18%) ανέρχεται σε 7.123.729 € και βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

γ. Υποδιαίρεση σε μέρη 

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για τμήμα των ζητού¬ 
μενων εργασιών. 

δ. Σύνταξη μελετών 

Στο αντικείμενο της σύμβασης δεν περιλαμβάνεται η 
σύνταξη μελετών. 

4. Προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών ή διάρκεια 
της σύμβασης και προθεσμία έναρξης των εργασιών. 

Η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου 
αποτελεί αντικείμενο προσφοράς από τους υποψηφίους 
αναδόχους και πάντως εκτιμάται ότι δεν πρέπει να υπερ¬ 
βαίνει τους 30 μήνες, όπως αυτό προσδιορίστηκε από το 
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της Μελέτης. Επίσης η διάρ¬ 
κεια της σύμβασης παραχώρησης αποτελεί αντικείμενο 
προσφοράς από τους υποψηφίους αναδόχους. Η ημερο¬ 
μηνία υπογραφής της σύμβασης θεωρείται και ημερομη¬ 
νία έναρξης των εργασιών. 

5. Νομική μορφή σε περίπτωση κοινοπραξίας εργοληπτών: 

Η κοινοπραξία στην οποία θα ανατεθεί το έργο, πρέπει 

να έχει νόμιμα συσταθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
σύστασης Κοινοπραξίας, όπου θα αναφέρονταιτα επιμέ- 
ρους ποσοστά των Κοινοπρατούντων Εταιρειών και η ευ¬ 
θύνη καθενός από τους Κοινοπρατούντες, σύμφωνα με 
τα αρ. 2,17 και 35 του Π.Δ. 609/85, όπως ισχύουν σήμερα. 

Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει «Εταιρεία 
Παραχώρησης» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 21 
της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ και του αρθ. 9 του Ν. 2052/92 
(ΦΕΚ 994/Α/92) για την εκμετάλλευση 700 θέσεων περί¬ 
που, του υπογείου σταθμού αυτοκινήτων. 

6. α. Ημερομηνίαλήξηςτηςπροθεσμίαςπαραλαβήςτων 
αιτήσεων συμμετοχής: Ως ημερομηνία λήξης της προθε¬ 
σμίας κατάθεσης αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για συμμετοχή στην Α' φάση της διαδικασίας (προεπιλο¬ 
γή) ορίζεται η 30/9/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. 

β. Διεύθυνση παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής: Δήμος 
Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έρ¬ 
γων, Αγγελάκη 13, ΘΒ - Θεσσαλονίκη 546 21, 5ος όρο¬ 
φος, τηλ. 0310/296-872, Ραχ. 0310/234-161. Οι αιτήσεις 
θα απευθύνονται προς την αρμόδια Επιτροπή Προεπιλο¬ 
γής και θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως από τους 
ενδιαφερομένους είτε με συστημένη ταχυδρομική επι¬ 
στολή, σύμφωνα μετά όσα ορίζονται στη Διακήρυξη. 

γ. Γλώσσα: Ελληνική 

7. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την αποστολή 
των προσκλήσεων υποβολής των προσφορών: 

Η αποστολή των προσκλήσεων προς υποβολή προσφο¬ 
ράς θα γίνει μέχριτην Παρασκευή 10 Ιανουάριου του 2003. 

8. Εγγυήσεις 

Στην παρούσα Α' φάση της διαδικασίας (προεπιλογή) 
δεν απαιτείται κατάθεση εγγυήσεων. Το ύψος της απαι- 
τούμενης εγγύησης για τη συμμετοχή στη Β' φάση ορίζε¬ 
ται σύμφωνα με το αρθ. 23του Π.Δ. 609/85 και το αρθ. 13 
της Διακήρυξης, σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογι¬ 
σμού του Έργου. Επιπλέον, κατά την υπογραφή της σύμ¬ 
βασης, ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλε¬ 
σης και τήρησης των όρων της σύμβασης οριζόμενης 
σύμφωνα με το αρθ. 27 του Π.Δ. 609/85 σε ποσοστό 5% 
επί του προϋπολογισμού του έργου. 


9. Τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών: 

Το έργο χρηματοδοτείται: α) μερικώς από το Πρόγραμ¬ 
μα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 073-ΥΠΕΧΩΔΕ) μέχρι 
του ποσού των 26.000.000 € και υπόκειται στις νόμιμες 
κρατήσεις και β) μερικώς από τον ανάδοχο του έργου 
(συγχρηματοδότηση). Η πληρωμή του αναδόχου θαγίνε- 
ταιτμηματικά ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, σύμ¬ 
φωνα με το σχέδιο χρηματοδότησης του έργου που θα 
υποβληθεί από τον ανάδοχο, θα αξιολογηθεί και θα απο¬ 
τελεί αναπόσπαστο τμήμα της προσφοράς του. 

10. Λοιπές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του 
κάθε Εργολήπτη, καθώς και όροι οικονομικού και τεχνι¬ 
κού χαρακτήρα που θα πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον ο 
ανάδοχος: 

Αίτηση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη φάση της 
προεπιλογής δικαιούνται να υποβάλλουν: 

1. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 

α. είτε εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ, με 
βάση την κατάταξη του αρθ. 16 του Ν. 1418/84 πριν την 
εφαρμογή του Ν. 2940/01, στην Η'τάξη για έργα οικοδο¬ 
μικά και στην Ζ' ή Η'τάξη για έργα ηλεκτρομηχανολογικά. 

β. είτε εγγεγραμμένες, στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ, βά¬ 
σει του Ν. 2940/01, στην 7η τάξη, είτε στην 6η τάξη για έρ¬ 
γα οικοδομικά και στην 5η ή 6η τάξη για έργα ηλεκτρομη- 
χανολογικά. 

γ. είτε προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, του ΕΟΧ, χωρών της ΕΖΕΣ και κρατών - μελών 
που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσε¬ 
ων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς 
συμφωνείς με την ΕΚ, όπου τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών της χώρας προέλευ¬ 
σης τους σε τάξη και κατηγορίες αντίστοιχες με μία από 
τις παραπάνω του ελληνικού ΜΕΕΠ και με δυνατότητα 
εκτέλεσης παρόμοιων ποιοτικά και ποσοτικά έργων με το 
δημοπρατούμενο. 

δ. είτε προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, του ΕΟΧ, χωρών της ΕΖΕΣ και κρατών - μελών 
που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 
του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς συμ¬ 
φωνείς με την ΕΚ, όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών εφόσον πληρούν τις ίδιες 
ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων (10.1 .α) ή 
(ΙΟ.Ι.β) του ελληνικού ΜΕΕΠ και έχουν εκτελέσει παρό¬ 
μοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
της Ελληνικής Νομοθεσίας (άρθρο 35, Π.Δ. 609/85), μέ¬ 
χρι τεσσάρων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των ανωτέρω 
περιπτώσεων (10.1) σε οποιοδήποτε συνδυασμό υπό τον 
όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει με 
ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 25%. 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα και μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοι¬ 
πά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμε¬ 
τοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για 
την κατασκευή δημοσίων έργων. 

Οι υποψήφιες Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσε¬ 
ων διατηρούν, με ποινή αποκλεισμού τους, αμετάβλητο 
το συγκεκριμένο σχήμα τους μέχρι και την ενδεχόμενη 
ανακήρυξή τους ως αναδόχου, οπότε και υποχρεούνται 
να συστήσουν Κοινοπραξία υπό τους όρους του νόμου. 

Εργοληπτική Επιχείρηση Η' τάξης του ΜΕΕΠ για την 
οποία έχει ληφθεί απόφαση από τη Γ ενική Συνέλευση των 
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μετόχων της για συγχώνευση σε εταιρία 7ης τάξης, μπο¬ 
ρεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό σε Κοινοπραξία μόνον 
με Εργοληπτικές Επιχειρήσεις με τις οποίες συγχωνεύε¬ 
ται. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό περισσοτέρων της μίας 
Επιχειρήσεων του ιδίου ομίλου σε διαφορετικά διαγωνι- 
ζόμενα σχήματα, αποτελεί αιτία αποκλεισμού όλων των 
υπό συγχώνευση επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό. 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι διαγω- 
νιζόμενοι είναι τα αναφερόμενα στα άρθρα 24 έως και 29 
της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ. 

Επί πλέον αυτών οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλ¬ 
λουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης εγγε¬ 
γραμμένης στο ΜΕΕΠ που εκτελεί έργα στην Ελλάδα, 
υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος εργολαβι¬ 
κών συμβάσεων, που να έχει όλα τα στοιχεία που αναφέ- 
ρονται στις παραγράφους 3 και 4, του άρθρου 5, της από¬ 
φασης του Υπουργού Δημοσίων Έργων με αριθμό 
ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/18.3.85 (ΦΕΚ Β' 170/29.3.85). Η δή¬ 
λωση θα συνοδεύεται από βεβαίωση της αρμόδιας υπη¬ 
ρεσίας που εκτελεί το έργο, εκδοθείσα μέσα στο προη¬ 
γούμενο από την ημερομηνία της δημοπρασίας τρίμηνο, 
για το όριο του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών του 
κάθε έργου. Η βεβαίωση θα αναφέρεται σε όλα τα δημό¬ 
σια έργα της υπεύθυνης δήλωσης (άρθρο 16 παρ. 7 Ν. 
1418/84, όπως ισχύει μετά τον Ν. 2229/94). Επίσης θα 
προσκομίζεται βεβαίωση της ίδιας υπηρεσίας για τα πα¬ 
ραπάνω έργα, στην οποία θα περιγράφεται η καλή και 
εμπρόθεσμη ή μη εκτέλεση του έργου και η τήρηση ή όχι 
του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. 

2. Οι κάτοχοι παλιών πτυχίων ΜΕΕΠ, εφ’ όσονεπιλέξουν 
εναλλακτικά για τον υπολογισμό του ανεκτέλεστου ορίου 
τους ένα εκ των τριών τρόπων του τελευταίου εδαφίου 
της παρ. 45, του άρθρου 4, του Ν. 2940/01, θα υποβάλουν 
βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή με τα στοιχεία που απαιτού¬ 
νται για καθορισμό του ανεκτέλεστου ορίου, συνυποβάλ¬ 
λοντας και τα σχετικά αποδεικτικά δικαιολογητικά (κύκλο 
εργασιών χρήσεως 1999, 2000, 2001, ισολογισμό, καθα¬ 
ρή θέση, στοιχεία έναρξης διαδικασίας συγχώνευσης, 
κ.λπ). 

3. Από Ε.Ε. κατόχους πτυχίων (νέων) του άρθρου 4, του 
Ν. 2940/01 θα υποβληθεί «ενημερότητα πτυχίου» (παρ. 
46, άρθρο 4, Ν. 2940/01) και μέχρι έκδοσής της, βεβαίω¬ 
ση ορκωτού ελεγκτή γιατο ανεκτέλεστο όριο της Ε.Ε υπο¬ 
λογισμένου βάσει της παρ. 45, του άρθρου 4, του Ν. 
2940/01 

4. Βεβαίωση καταβολής των προβλεπόμενων στο άρ¬ 
θρο 20, του Ν. 2052/92 (ΦΕΚ 94 Α') τελών για τα μηχανή¬ 
ματα έργων, από Ελληνικές και αλλοδαπές Επιχειρήσεις 
που εκτελούν έργα στην Ελλάδα. 

5. Προκειμένου περί Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών, 
τα προβλεπόμενα στην παρ. 2, του άρθρου 1, του Π.Δ. 
82/96 έγγραφα στοιχεία ονομαστικοποίησης των μετο¬ 
χών τους, που είναι: 

5.1. πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει 
την εταιρία, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, 
με βάση το ισχύον καταστατικό, είναι ονομαστικές. 

5.2. αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων 
της εταιρίας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, 
όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο με¬ 
τόχων της εταιρίας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες 
πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς 


6. Για την περίπτωση της παρ. 10.1 .α (όταν γίνεται χρή¬ 
ση της καθαρής θέσης), η Ε.Ε. θα προσκομίσει ισολογι¬ 
σμό προηγουμένου έτους, συνοδευόμενο από βεβαίωση 
ορκωτών ελεγκτών και ορκωτών εκτιμητών του τελευταί¬ 
ου τριμήνου πριν από τη λήξη του χρόνου κατάθεσης προ¬ 
σφορών, γιατο ύψος της καθαρής θέσης. 

7. Υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών της Ε.Ε. 
που αφορά ειδικά τα κτιριακά έργα κατά τη διάρκεια των 
τριών (3) προηγουμένων οικονομικών ετών (1999, 2000, 
2001 ). 

8. Πιστοποιητικά από αρμόδιες Υπηρεσίες από τα οποία 
να προκύπτει σαφώς η πλήρης εκτέλεση κατά την τελευ¬ 
ταία πενταετία (έναρξη και λήξη εργασιών στο διάστημα 
των ετών 1997 έως 2001) ολοκληρωμένων κτιριακών έρ¬ 
γων ανάλογων, ποιοτικά και ποσοτικά, με το δημοπρα- 
τούμενο. Στα πιστοποιητικά αυτά θα αναφέρεται σαφώς 
ότι η εργοληπτική επιχείρηση συμμετείχε στην κατα¬ 
σκευή του έργου, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της. 

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση συμμετοχής Κοινο¬ 
πραξίας στη δημοπρασία, τα δικαιολογητικά της παρα¬ 
γράφου αυτής θα υποβληθούν από κάθε επιχείρηση που 
συμμετέχει στην Κοινοπραξία. 

9. Ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα του Καταστατικού 
της Εργοληπτικής Επιχείρησης και κάθε μέλους σε περί¬ 
πτωση Κοινοπραξίας καθώς και των τροποποιητικών εγ¬ 
γράφων αυτών, από τα οποία να προκύπτουντα μέλη του 
Δ.Σ., ο εκπρόσωπος της Ε.Ε. και τα πρόσωπα που έχουν 
δικαίωμα δέσμευσης της Ε.Ε. με την υπογραφή τους και 
έγγραφα νομιμοποίησης όλων αυτών (όταν δεν προκύ¬ 
πτει από το καταστατικό). 

10. Απόφαση του αρμόδιου, σύμφωνα με το καταστατι¬ 
κό, οργάνου της Ε.Ε. με την οποία θα εγκρίνεται η συμμε¬ 
τοχή στη κλειστή διαδικασία (Α και Β φάση) για την ανά¬ 
θεση του συγκεκριμένου έργου, θα ορίζονται τα στοιχεία 
του νόμιμου εκπροσώπου που θα εξουσιοδοτείται να υπο¬ 
γράφει δεσμευτικώς για την εταιρεία όλα ανεξαιρέτως τα 
έγγραφα, όπως, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οικο¬ 
νομική προσφορά, δηλώσεις, αντιρρήσεις, αποδείξεις 
παραλαβής κ.λπ. της διαδικασίας μέχρι πέρατος αυτής 
και σε περίπτωση Κοινοπραξίας θα αποφασίζεται η συ¬ 
νεργασία μετά συγκεκριμένα υπόλοιπα μέλη. 

11. Δήλωση του εκπροσώπου του Διαγωνιζόμενου (ΕΕ ή 
Κ/Ξ) με την οποία θα δηλώνεται συγκεκριμένος αντίκλητος 
κάτοικος Θεσσαλονίκης με πλήρη αναφορά των στοιχείων 
του (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική δ/νση, αριθμούς τηλε¬ 
φώνου και Εαχ) ώστε να μπορεί η Υπηρεσία να επικοινωνή¬ 
σει άμεσα μαζί του. Επίσης θα υποβληθεί και δήλωση του 
αντικλήτου ότι δέχεται τον διορισμό του ως αντίκλητου. 

12. Βεβαίωση της Δ/νσης Ταμειακής Υπηρεσίας ότι δεν 
υφίσταται καμιά οφειλή προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης 
από οποιαδήποτε αιτία, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
9/7984/248/1.2.95 εγκύκλιο αυτής. 

11. Κριτήρια ανάθεσης 

Γιατην ανάδειξη του Αναδόχου κατά τη Β’ φάση, κριτή¬ 
ριο ανάθεσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με την περίπτω¬ 
ση (β) της παρ. 2 του αρθ. 30 του Π.Δ. 334/2000, και το 
στοιχείο (β) της παραγράφου 1 του αρθ. 30 της οδηγίας 
93/37/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 97/52/ΕΚ 
και σύμφωνα με το Ν. 1418/84 και τα σχετικά διατάγματα 
όπως ισχύουν σήμερα, και όπως αυτή θα προσδιορισθεί 
με την αξιολόγηση των παρακάτω κριτηρίων ανάδειξης 
του αναδόχου: 
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11.1 Οικονομική προσφορά: 

11.1.1. Το συνολικό τίμημα για την κατασκευή του συ¬ 
νόλου του έργου, με συμπλήρωση Τιμολογίου και Προϋ¬ 
πολογισμού Προσφοράς, με σύστημα προσφοράς με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 7, Π.Δ. 609/85). 

11.1.2. Το ποσό με το οποίο ο ανάδοχος θα συγχρημα- 
τοδοτήσειτο έργο, εξαιρουμένων των τυχόν απολογιστι¬ 
κών εργασιών που θα απαιτηθούν για την μετατόπιση υπο¬ 
γείων δικτύων ή την εκτέλεση αρχαιολογικών ανασκαφών 
από αρχαιολογικές υπηρεσίες. Αποτελεί δικαίωμα του 
αναδόχου ή της εταιρίας που θα συστήσει για την εκμε¬ 
τάλλευση του υπογείου σταθμού, να ζητήσει την υπαγωγή 
της επένδυσής του στον αναπτυξιακό νόμο 2601/98, του 
Δήμου Θεσσαλονίκης υποχρεουμένου να παράσχει την 
όποια τυχόν συνδρομή απαιτηθεί ή να παραχωρήσει οποι- 
οδήποτε υπέρ αυτού σχετικό δικαίωμα αναγνωρισθεί. 

11.1.3. Τον χρόνο παραχώρησης της εκμετάλλευσης του 
Σταθμού αυτοκινήτων από το Δήμο Θεσσαλονίκης προς την 
«Εταιρία Παραχώρησης» που θα συστήσει ο Ανάδοχος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, της οδηγίας 
93/37/ΕΟΚ και τις διατάξεις του άρθρου 9, του Ν.2052/92. 

11.1.4. Το ποσοστό συμμετοχήςτου Δήμου Θεσσαλονίκης 
στα ακαθάριστα έσοδα από την εκμετάλλευση από τον ανά- 
δοχοτων 700 θέσεων του υπογείου σταθμού αυτοκινήτων. 

11.2 Τεχνική προσφορά: 

11.2.1 Το σχέδιο χρηματοδότησης του έργου, δηλαδή 
το χρονοδιάγραμμα καταβολής της οικονομικής συμμε¬ 
τοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης (δηλαδή του ποσού που 
προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού συγχρηματοδό- 
τησης από το συνολικό τίμημα κατασκευής) στη διάρκεια 
του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου 

11.2.2 Το συμβατικό χρόνο και το χρονοδιάγραμμα 
εκτέλεσης του έργου, δηλαδή τον ακριβή χρόνο περάτω- 
σης και παράδοσης του συνόλου του έργου και - εφόσον 
αυτό είναι δυνατόν - των επιμέρους τμημάτων του συ¬ 
γκροτήματος του Δημαρχιακού Μεγάρου και τον ακριβή 
χρόνο έναρξης λειτουργίας όλου ή μέρους του υπογείου 
σταθμού αυτοκινήτων, προ του προτεινομένου συμβατι¬ 
κού χρόνου εκτέλεσης του έργου. 

11.2.3 Την οργάνωση εργοταξίου του έργου, δηλαδή τη 
μεθοδολογία κατασκευής του έργου, ώστε να επιτευ¬ 
χθούν ο συμβατικός χρόνος και το χρονοδιάγραμμα εκτέ¬ 
λεσης του έργου. 

11.2.4 Σχέδιο οργάνωσης και λειτουργίας του υπογείου 
σταθμού αυτοκινήτων και ένταξης αυτού στο ενιαίο σχέ¬ 
διο στάθμευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι 
θα προσδιορίσουν επακριβώς το τίμημα της στάθμευσης 
ανά ώρα, σε σημερινές τιμές, με το οποίο συνέταξαν το 
χρηματοδοτικό τους σχέδιο. 

Τα ανωτέρω στοιχεία της προσφοράς των υποψηφίων 
θα αποτελέσουν τα κριτήρια ανάδειξης του αναδόχου, 
αξιολογούμενα με τρόπο που θα καθορίζεται στις προ¬ 
σκλήσεις της Β'φάσηςτης διαδικασίας. 

12. Εναλλακτικές Προσφορές 

Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

13. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία 

1. Κριτήρια προεπιλογής της Α’ Φάσης του Διαγωνι¬ 
σμού είναι κατά φθίνουσα σειρά: α) η χρηματοδοτική και 
οικονομική ικανότητα των υποψηφίων, β) η τεχνική τους 
εμπειρία και γ) η τεχνική τους ικανότητα και ετοιμότητα να 
φέρουν σε πέρας το συγκεκριμένο έργο. Όσον αφορά 
την τεχνική ικανότητα, αξιολογούνται η εμπειρία σε έργα 
της τελευταίας πενταετίας, καθώς και η ειδική λόγω της 


φύσης του έργου εμπειρία σε παρόμοια ή ανάλογα έργα, 
όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 20 της Πρό¬ 
σκλησης - Διακήρυξης. 

2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται μέχρι την 
Παρασκευή 1 Αυγούστου 2003. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουντην ανα¬ 
λυτική Πρόσκληση-Διακήρυξη και τα Τεύχη της Α'Φάσης 
του Διαγωνισμού από τη Διεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτο¬ 
νικών Εργωντου Δήμου Θεσσαλονίκης, Αγγελάκη 13,5ος 
όροφος, Θεσσαλονίκη, τηλ. 0310296872. 

14. Ημερομηνία Δημοσίευσης στην Ε.Ε. των Ε.Κ. της 
προκαταρκτικής ενημερωτικής ανακοίνωσης: 14-3-2002 
και συμπληρωματική (διορθωτική): 29-6-2002. 

15. ΗμερομηνίαΑποστολήςτηςπροκήρυξης: 21.8.2002 

16. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης: 21.8.2002 

17. Η Σύμβαση καλύπτεται απάτη Συμφωνία «ΣΔΣ». 

Ο Δήμαρχος 

ΒΑΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
-*- 

( 12 ) 

Γ. Πε.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθ. Πρωτ. 32433 

Το Περιφερειακό Νοσοκομείο Νίκαιας - Πειραιά «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του Ν. 
2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.95) του Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/96) 
«περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συ¬ 
ναφών θεμάων και του Ν. 370/95 προσαρμογή της Ελλη¬ 
νικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς 
το Κοινοτικό Δίκαιο, προκηρύσσει: 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγι¬ 
σμένες προσφορές την 13.9.2002 ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 12.30 π. μ. για την ανάδειξη προμηθευτών ΡΙΙ_Μ3 Αξο¬ 
νικού Τομογράφου ϋΑΥ 1.ΙΘΗΤ για την απεικόνιση με 
Ι_Α5ΕΒ ΘΑΜΕΒΑ (για το υπάρχον μηχάνημα) 35x43 οπι ή 
14x17 ίη ποσότητα 14.000 ίίΐιτιε πιθανής δαπάνης 44.000 
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουντο Νο¬ 
σοκομείο. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
ν’ απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών κάθε εργάσιμη ημέ¬ 
ρα και ώρα και στο τηλέφωνο 4918244. 

Νίκαια, 2 Σεπτεμβρίου 2002 
Η Διευθύντρια 
ΕΛ. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ 

-♦- 

(13) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Αριθ. Πρωτ. 10838 

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανιών «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 
ύστερα από την αριθ.23η/πρκ. 14/19.7.2002 απόφαση 
του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος, προκηρύσσει: 

Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 
την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ειδών καθαριότη¬ 
τας διαφόρων μικροποσοτήτων προϋπολογισθείσας 
αξίας 228.493,00 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών του 
Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας για ένα (1) έτος. 
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Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 16ην Οκτωβρίου 
2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. με αριθ. Διακήρυξης 
39η παρουσία επιτροπής στα Γραφεία του Γενικού Νοσο¬ 
κομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

Περισσότερες πληροφορίες,όρους διακηρύξεως και 
κατάσταση ειδών, θα δίνονται από το Γ ραφείο Προμηθει- 
ώντου Ιδρύματος κατάτις εργάσιμες ημέρες και ώρες και 
στα τηλέφωνα 08210- 22310 από την αρμόδια υπάλληλο. 

Τ α έξοδα δημοσιεύσεως θα επιβαρύνουντο Νοσοκομείο. 

Χανιά, 2 Σεπτεμβρίου 2002 
Ο Διοικητής 
X. ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 3767 

Ο Δήμαρχος Καρπενησιού διακηρύττει ότι: 

Εκτίθεται σε μειοδοτικό διαγωνισμό χωρίς όριο με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές και σε ακέραιες μονάδες επίτοις εκα¬ 
τό ενιαίες έτη των τιμών του τιμολογίου της Μελέτης, η κα¬ 
τασκευή του έργου: «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Δή¬ 
μου Καρπενησιού», προϋπολογισμού 81.000.000 δραχμές 
η (237.710,93 ευρώ) μαζί με το Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 
25.9.2002 ημέρα Τετάρτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτρο¬ 
πής, ώρα λήξης αποδοχής προσφορών 11.00 μ.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα Οικοδομικά Β' 
και Οδοποιίας Α'. 

Προθεσμία (7) επτά μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής 4.030,00 ευρώ. 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 
1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον 
Ν. 2229/94, των Π.Δ. 410/85 και 171/87 περί ρυθμίσεων 
έργωγ Ο.Τ.Α. καθώς και του Π.Δ. 609/85. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Καρπενησιού κα¬ 
τά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 0237-22012, 13, 
14, ΡΑΧ 0237-25524 Παπάίωάννου Γεώργιος). 

Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο επαναληφθεί 
η δημοπρασία αυτή θα γίνει στις 4.10.2002 ημέρα Τετάρ¬ 
τη και ώρα 11.00 μ.μ. 

Καρπενήσι, 2 Σεπτεμβρίου 2002 
Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ «ΑΡΑΜΠΑΣ 

-♦- 

(15) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. οικ. 3803 

Η Δ/νση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 
προκηρύσσει και προσκαλεί τους ενδιαφερομένους ερ¬ 
γολήπτες σε Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με 
το σύστημα υποβολής προσφοράς, με επιμέρους ποσο¬ 
στό έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τι¬ 
μολόγιο ομαδοποιημένωντιμώντης Υπηρεσίας με έλεγχο 
ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμ- 
φυινα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2(α) και4(β) του 
Ν. 1418/84 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85, όπως τρο¬ 


ποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με τους Ν.2229/94, 
2338/95, 2576/98 και 2940/2001 και των Π.Δ. 286/94, 
368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 18/00, 23/00, καθώς και 
τις εγκυκλίους 23/2000, 22/2001 και 24/2001, για την ανά¬ 
δειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου 
«Βελτίωση τμήματος οδικού δικτύου από Μικροσπηλιά - 
Βατάτσι μέχρι Δασικό χωριό Δυτ. Τζουμέρκων Ν. Άρτας», 
προϋπολογισμού 440.205 Ευρώ. 

Η δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιώντου υπόψη έρ¬ 
γου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Τ. Γ.Κ. και Δασών μέ¬ 
σου του τακτικού προϋπολογισμού. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 25.9.2002, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11η π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών), στα γρα¬ 
φεία της Δ.Δ. Ε /Π.Η. 5οχλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης στα 
Ιωάννινα, τηλέφωνο: 06510/ 60982 - 63904 ενώπιον αρμό¬ 
διας Επιτροπής. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ κάτοχοι 
πτυχίου Γ τάξης και άνω για έργα οδοποιίας ή κάτοχοι 
πτυχίων 1 ης τάξης και άνω για έργα οδοποιίας με βάση τις 
διατάξεις του Ν.2940/2001, οι οποίες έχουν εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν υπό την ισχύ- 
ουσα Νομοθεσία και να ανταποκρίνονται στους όρους 
που αναγράφονται στο τεύχος «Διακήρυξη Δημοπρα¬ 
σίας» των συμβατικών τευχών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθορίζεται 
στο ποσό των 7.470 Ευρώ, δηλαδή ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της μελέτης της εργολαβίας , χωρίς τη 
δαπάνη του Φ.Π.Α απευθυνόμενη στη Δ.Δ.Ε/Π.Η. 

Οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι μπορούν να λάβουν γνώ¬ 
ση των σχετικών τευχών του διαγωνισμού για να πληρο- 
φορηθούν τους όρους αυτού και να υποβάλουν την προ- 
σφοράτους στα γραφεία της Δ.Δ.Ε/Π.Η , 5οχλμ. Ε.Ο. Ιω¬ 
αννίνων - Κοζάνης στα Ιωάννινα τηλ. (06510) - 60982 και 
63904, κατάτις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την 
προτεραίαν του διαγωνισμού. 

Ιωάννινα, 2 Σεπτεμβρίου 2002 
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(16) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΟΥΣ 
Αριθ. Πρωτ. 5526 

Ο Δήμαρχος Ελους διακηρύσσει ότι στις 25 του μήνα 
Σεπτεμβρίου έτους 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. 
(ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) θα διεξαχθεί δημό¬ 
σιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές και με το σύστημα της ενιαίας έκπτωσης επί τοις 
εκατό του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΔΡΟΜΟΣ ΑΓ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΠΙΔΕΑ- ΒΛΑΧΙΩΤΗ (Β')» Ειδικός Προϋπο¬ 
λογισμός δημοπρατούμενων εργασιών Ευρώ 234.750. 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 
1418/84 και των εκτελεστικών του Π.Δ/των (472/85, 
609/85, 171/87) και των συναφών Υπουργικών αποφάσε¬ 
ων Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. όπως ισχύουν και ΝΔ 2372/96 και ΝΔ 
2576/98 και ΠΔ 305/96. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα Γ ραφεία του Δήμου 
Έλους. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% επί του προϋπο¬ 
λογισμού της μελέτης, δηλ. το ποσό των 4.700 €. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 120 (εκα¬ 
τόν είκοσι) ημερολογιακές ημέρες. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Ελληνικές εργολαβικές 
επιχειρήσεις ανάλογης δυναμικότητας πτυχίων για έργα 
Οδοποιίας. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. 
Έλους στο Βλαχιώτη. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΠΤΑ. 

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της ΤΥΔΚ και του 
Δήμου Ελους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Βλαχιώτη, 2 Σεπτεμβρίου 2002 
Ο Δήμαρχος 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΛΛΑΣ 

-♦- 

(17) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 7012 

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης προκηρύσσει μειοδοτικό 
διαγωνισμό με απλή συμπλήρωση τιμολογίου για την 
προμήθεια: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑ¬ 
ΚΟΥΛΕΣ). 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 

Γίνονται δεκτές προσφορές από : 

Α. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 

Β. Συνεταιρισμούς 

Γ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προ¬ 
σφορά. 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 
28/80, τη σχετική διακήρυξη της Δ.Ε. και την Τεχνική Με¬ 
λέτη με α/α 51/02. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των ΕΥΡΩ 1.300,00. Ο διαγωνισμός θα γίνει την ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ στις 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 και με ώρα έναρ¬ 
ξης 930π.μ, και λήξης κατάθεσης προσφορών 10.00 π.μ. 
στο Δημοτικό Κατάστημα, Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη. 

Παραλαβή σχετικής διακήρυξης και πληροφορίες, καθημε¬ 
ρινά 8:30 -12:30, στο Γρ. Προμηθειών, Δήμου Βουλιαγμένης. 

Τηλ.:010 8963-636, 010 9673 308. 

Βουλιαγμένη, 2 Σεπτεμβρίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ 

-♦- 

(18) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 8753 

Ανακοινώνεται ότι στις 25 Σεπτεμβρίου 2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη, θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία του 
Δήμου Δρυμαλίας, μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, 
σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, κατά ομάδες τιμών 
ομοειδών εργασιών, επί των τιμών του τιμολογίου και του 
προϋπολογισμού της μελέτης (άρθρο 7 του Π.Δ. 609/ 
1985), για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου, 
«Κατασκευή αποθηκών Δήμου». 


Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 12:00 ώρα. 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου, θα γίνουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α.ΤουΝ. 1418/84 και2940/01 «Δημόσια έργα και ρυθμί¬ 
σεις συναφών θεμάτων». 

β. Των Π.Δ. 609/85 και 28/80 «Κατασκευή Δημοσίων Έρ¬ 
γων». 

γ.Του Ν. 2229/94, τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 
1418/84. 

δ. Του Π.Δ. 286/94, τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 
609/85 και Π.Δ. 402/96. 

ε. Των Π.Δ. 76/1985 και Π.Δ. 171/87, που αναφέρονται 
στην εκτέλεση έργων Ο.Τ.Α. 

ζ. Των Ν. 2372/96 και Ν. 2576/98 (ΦΕΚ 25Α/9-2-98 ) και 
του Π.Δ. 410/95. 

η. Της Δ 17α/08/16/ΦΝ402/10-2-98 απόφασης. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου που θα δη- 
μοπρατηθεί, χωρίς τον ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των 
192.791,46 € , ο Φ.Π.Α. που αναλογεί είναι 25.062,89 € 
και βαρύνει το Δήμο. 

Η προθεσμία που θα τελειώσει το έργο ορίζεται σε έξη 
(6) ημερολογιακούς μήνες. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 3.856,00 
€ , δηλαδή το δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού 
της δαπάνης του έργου και βεβαιώνεται με την προσκόμι¬ 
ση ισόποσου γραμμάτιου εισπράξεως του Ταμείου Πα¬ 
ρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Στη δημοπρασία μπορούν να πάρουν μέρος εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Β' τάξης και 
πάνω (οιΔ,Ε,Στ,Ζ, υπάτους περιορισμούςτου νόμου), για 
έργα οικοδομικά και Α2 τάξης και πάνω για έργα οικοδο¬ 
μικά, Α' τάξης και πάνω (οι Δ,Ε,Στ,Ζ, υπό τους περιορι¬ 
σμούς του νόμου), για έργα Η/Μ και Α1 τάξης και πάνω για 
έργα Η/Μ, κάτοχοι εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε, που κατα¬ 
τάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες κοιτά¬ 
ξεις του ΜΕΕΠ, με την παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 
1418/84, εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα 
Νομαρχιακά Μητρώα για έργα οικοδομικά και Η/Μ. 

Αν δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα ή οι δοθείσες προσφο¬ 
ρές κριθούν ασύμφορες, η δημοπρασία θα επαναληφθεί 
στις 2-10-2002, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της με¬ 
λέτης και της διακήρυξης στα γραφεία του Δήμου Δρυ¬ 
μαλίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να προμη¬ 
θευτούν τα παραπάνω με την κατάθεση ποσού 50 € , 
στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου. 

Δρυμαλία, 30 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 8754 

Ανακοινώνεται ότι στις 25 Σεπτεμβρίου 2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη, θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία του 
Δήμου Δρυμαλίας, μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, 
σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, κατά ομάδες τιμών 
ομοειδών εργασιών, επί των τιμών του τιμολογίου και του 
προϋπολογισμού της μελέτης (άρθρο 7 του Π.Δ. 609/ 
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1985), για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσηςτου έργου, 
«Βελτίωση οδού Δαμαριώνα - Φιλωτίου». 

Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 12:00 ώρα. 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου, θα γίνουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α.ΤουΝ. 1418/84 και 2940/01 «Δημόσια έργα και ρυθμί¬ 
σεις συναφών θεμάτων». 

β. Των Π.Δ. 609/85 και 28/80 «Κατασκευή Δημοσίων Έρ¬ 
γων». 

γ. Του Ν. 2229/94, τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 
1418/84. 

δ. Του Π.Δ. 286/94, τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 
609/85 και Π.Δ. 402/96. 

ε. Των Π.Δ. 76/1985 και Π.Δ. 171/87, που αναφέρονται 
στην εκτέλεση έργων Ο.Τ.Α. 

ζ. Των Ν. 2372/96 και Ν. 2576/98 ( ΦΕΚ 25Α/9-2-98 ) και 
του Π.Δ. 410/95. 

η. Της Δ 17α/08/16/ΦΝ402/10-2-98 απόφασης. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου που θα δη- 
μοπρατηθεί, χωρίς τον ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των 
95.225,58 € , ο Φ.Π.Α. που αναλογεί είναι 12.379,33 € 
και βαρύνει το Δήμο. 

Η προθεσμία που θα τελειώσει το έργο ορίζεται σε δύο 
(2) ημερολογιακούς μήνες. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κίναι 1.905,00 
€ , δηλαδή το δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού 
της δαπάνης του έργου και βεβαιώνεται με την προσκόμι¬ 
ση ισόποσου γραμμάτιου εισπράξεως του Ταμείου Πα¬ 
ρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζα ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Στη δημοπρασία μπορούν να πάρουν μέρος εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Β'τάξης και 
πάνω (οιΔ,Ε,Στ,Ζ, υπό τους περιορισμούς του νόμου), για 
έργα οδοποιίας και Α2 τάξης και πάνω για έργα οδοποι¬ 
ίας, κάτοχοι εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε, που κατατάσσο¬ 
νται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις 
του ΜΕΕΠ, μετηνπαρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84, 
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρ¬ 
χιακά Μητρώα για έργα οδοποιίας. 

Αν δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα ή οι δοθείσες προσφο¬ 
ρές κριθούν ασύμφορες, η δημοπρασία θα επαναληφθεί 
στις 2-10-2002, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της με¬ 
λέτης και της διακήρυξης στα γραφεία του Δήμου Δρυ- 
μαλίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να προμη¬ 
θευτούν τα παραπάνω με την κατάθεση ποσού 50 € , 
στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου. 

Δρυμαλία, 30 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Δ.Κ. 

Αριθ. Πρωτ. 3269 

Ο Δήμαρχος ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ κηρύσσει δημόσιο μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς επί μέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο 
τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγ¬ 


χο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (περί¬ 
πτωση β, παράγραφος 4του άρθρου 4του Ν. 1418/84 και 
άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85) για την κατασκευή του έργου με 
τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΑΤΡΟΥ» προϋπολογισμού χωρίς 
Φ.Π.Α. 61.016,95 Ευρώ, σύμφωνα με την 186/2002 μελέτη 
της ΤΥ.Δ.Κ. Δ/νσης Περιφέρειας Ν. Χανιών. 

Η δαπάνη των δημοπρατούμενων εργασιών με ΦΠΑ 
18% είναι 72.000,00 Ευρώ, (24.534.000 δρχ.) 

Η υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2002 είναι από ΕΠΤΑ 
με το ποσό των 17.608,22 Ευρώ (6.000.000 δρχ.), & Ι.Π. 

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων», (ΦΕΚ 234/29-02-1984), όπως τροποποιή¬ 
θηκε και συμπληρώθηκε με: 

-τον Ν. 2229/94, «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 
1418/84 και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ138Α/31-8-1994) και 

- τον Ν. 2940/01, «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμι¬ 
κά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού το¬ 
μέα και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 180Α/6-08-2001). 

2 Του Ν. 2576/98 «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανά¬ 
θεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες δια¬ 
τάξεις», (ΦΕΚ 25Α/9-2-1998), και ειδικότερα του άρθρου 2 
και των παρακάτω σχετικών σε εκτέλεσή του εκδοθεισών 
Αποφάσεων & εγκυκλίωντης ΓΓΔΕ του Υπ. Π Ε.ΧΩ.ΔΕ όπως 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν. 

- Δ17α/08/16/ΦΝ 402/10-2-1998 «Διαδικασία για την 
ανάδειξη του Αναδόχου κατασκευής Δημόσιου Έργου», 
(ΦΕΚ 116Β/12-02-1998), (ανήκει στην Ε6/Δ17α/02/21/ΦΝ 
402/24-2-1998). 

- Δ17α/10/65/ΦΝ 402/24-7-1998 «Προσδιορισμός του 
συντελεστή ρ του ν. 2576/1998 για τις κατηγορίες των Δη¬ 
μοσίων Έργων και συμπλήρωση της απόφασης 
Δ17α/08/16/ΦΝ402/1998, (ΦΕΚ 835Β/12-08-1998), (ανή¬ 
κει στην Ε27/Δ17α/03/71 /ΦΝ402/28-8-1998). 

- Ε16/Δ17α/05/35/ΦΝ402/26-04-1999 «Συμπληρωματι¬ 
κές οδηγίες για την εφαρμογή της διαδικασίας ανάδειξης 
του αναδόχου κατασκευής δημοσίου έργου». 

- Δ17α/07/37/ΦΝ402/3-07-2000 «Καθορισμός όρων και 
προϋποθέσεων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 2 του Ν. 2578/98», (ΦΕΚ 887Β'/18-07-2000), 
(ανήκει στην Ε23/Δ17α/05/42/ΦΝ 402/2-08-2000). ■ 

- Ε7/Δ17α/9/5/ΦΝ402/28-02-2001 «Συμπλήρωση προ¬ 
σφοράς σε δημοπρασίες δημοσίων έργων» (Σχετική η με 
αριθμό 13/2001 γνωμοδότηση του Β'Τμήματος του Νομι¬ 
κού Συμβουλίου του Κράτους). 

3. Του Ν. 2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, 
άλλες ρυθμίσεις θαμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 199Α/28-09-1999). 

4. Του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ223Α/31-12-1985). 

5. Του Π.Δ. 472/85 (ΦΕΚ 168Α/2-10-1985) όπως συ¬ 
μπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 368/94 «Τρο¬ 
ποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 472/1985 και του 
Π.Δ. 609/85» (ΦΕΚ 201Α/2-12-1994), ανήκει στην 
Ε48/Δ17α/01 /72/ΦΝ382/6-12-1994. 

6 Του Π.Δ. 218/99 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 
609/85», (ΦΕΚ 187Α/16-09-1999). 

7. Της ΕΔ2α/01 /27/ΦΝ294/18-03-1985, «Μητρώα επιχει¬ 
ρήσεων κατασκευής δημόσιων έργων (ΜΕΕΠ, ΜΕΚ κλπ.) 
και άλλες ρυθμίσεις για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις» 
(ΦΕΚ 1708/29-03-1985), όπως ισχύει μετά τις αποφάσεις 
του Υπ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Δ17α/01/40/ΦΝ 294/4-4-90 (ΦΕΚ 
264Β), Δ17α/07/33/ΦΝ294/6-4-1994 (ΦΕΚ 293Β/21-4-94), 
Δ17α/03/74/ΦΝ312/6-12-1994 (ΦΕΚ 953Β/22-2-1994, 
ανήκει στην Ε51/Δ17α/05/77/ΦΝ312/23-12-1994 και ισχύ¬ 
ει μετά την από 31 η Μάίου 1994). 
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8. Ωςπροςτα αποφαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατάξεις: 

-Του Π.Δ. 28/80 «Περίεκτελέσεως έργων και προμηθει¬ 
ών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως». 

-Του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμο- 
δοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτε- 
λούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΟΤΑ) και άλλες σχετικές ρυθμίσεις», (ΦΕΚ84Α/2-06-87). 

-Του Π.Δ. 410/95 «περίΔημοτικού και Κοινοτικού Κώδι¬ 
κα, (ΦΕΚ231Α/14-11-1995). 

Η δημοπρασία θα γίνει στις είκοσι πέντε (25) του μηνάς 
Σεπτεμβρίου έτους 2002 ημέρα Τετάρτη ώρα 11.00 π.μ. 
(λήψη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου 
ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α'τάξης και άνω για έρ¬ 
γα οικοδομικών, ή κοινοπραξίες αυτών που καλύπτουν 
την παραπάνω κατηγορία έργου και τάξης. 

Πάντως λαμβάνονται υπ’ όψη τα κατώτατα όρια που 
ισχύουν για τις επιχειρήσεις από Δ ως Ζ τάξη που έχουν 
έδρα εντός ή εκτός Νομού Χανιών σύμφωνα με το άρθρο 
2 της ΕΔ2Α/01/27/ΦΝ 294/18-03-1985 απόφασης όπως 
εκάστοτε τροποποιείται. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 2% 
της δαπάνης των δημοπρατούμενων εργασιών δηλ. χίλια 
διακόσια είκοσι Ευρώ (1.220 € ), και θα απευθύνεται στο 
Δήμο ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ. 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος ΚΡΥΟΝΕ- 
ΡΙΔΑΣ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΠΤΑ & Ι.Π. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
της Τ.Υ.Δ.Κ. ή στο Δήμο ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. Τηλέφωνα Δήμου (08250 51983-4-5). 

Ο Δήμαρχος 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ 
-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 21279 

Προκηρύσσεται μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλε¬ 
ση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ 
Ο.Τ. 374 από ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ» προ¬ 
ϋπολογισμού 85.000 € , σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 
609/85, με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολο¬ 
γίου και το προϋπολογισμού. Τα ποσοστά έκπτωσης εκ¬ 
φράζονται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό. Δε γίνονται 
δεκτές μηδενικές ή αρνητικές επί μέρους εκπτώσεις 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι ενενήντα (90) 
ημερολογιακές ημέρες. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α1, Α2 και Α'τάξης για 
έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α1, Α2 και Α' τάξε- 
ως για έργα ΗΛΕΚΤΡΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ καθώς και οι ερ- 
νοληπτικές επιχειρήσεις που πληρούν τις απαιτήσεις των 
άρθρων 15 & 16 του Ν. 1418/85 μετά την τροποποίηση και 
συμπλήρωσή τους από το άρθρο του Ν. 2229/94. Ακόμη 
γίνονται δεκτές και κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων που καλύπτουν την παραπάνω κατηγορία έργου και 
τάξη πτυχίου και το όριο του προϋπολογισμού εργασιών. 
Γίνονται επίσης δεκτές κοινοπραξίες του άρθρου 1 του 
Π.Δ. 285/97. 


Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις 
των Ν. 1416/84, 1418/84, 2229/94, 2307/95, 2372/96, 
2576/98, τα Π.Δ. 171/87, 410/95, 402/96, 609/85, 286/94, 
323/89,210/97, 2940/01 και τις σχετικές εγκυκλίους. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 1.441 € 
(2% του προϋπολογισμού εργασιώντης μελέτης). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 
2002 και ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. στο Δημαρχιακό 
Μέγαρο, Ματζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα. Πληροφορίες για 
τη μελέτη, τη διακήρυξη κ,λ.π. δίδονται από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου (Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα τηλ. 
9573150 εσ. 199) καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από 
τις 8:30 έως τις 14:30 μέχρι την προηγούμενη του διαγω¬ 
νισμού. Την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού δεν θα 
δίδονται έντυπα προσφοράς. 

Καλλιθέα, 2 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
Κ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. ΤΥ/ΟΙΚ 38291 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης Κέρκυρας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι¬ 
σμό με το σύστημα προσφοράς με Ενιαίο Ποσοστό Έκ¬ 
πτωσης (άρθρο 6 Π.Δ. 609/85) για την ανάδειξη εργολά¬ 
βου εκτέλεσης των εργασιών «ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ Α' 
ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» από 
πιστώσεις Υπουργείου Δικαιοσύνης προϋπολογισμού 
10.000 € σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1418/84 «Δη¬ 
μόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/94, το Ν. 
2940/6-08-01 (ΦΕΚ 180 Α') «Αναπτυξιακά, Φορολογικά και 
Θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστι¬ 
κού τομέα και άλλες διατάξεις» και του εκτελεστικού Π.Δ. 
609/85 «κατασκευή Δημ. Έργων», και των διατάξεων που 
εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 
1419/84 καβώς και των Π.Δ. 286/94,285/97, το Π .Δ. 218/99 
περί τροποποίησης του Π.Δ. 609/85, τον Ν. 2338/95, τα 
Π.Δ. 368/94, 402/96, 210/97, καθώς και τον Ν. 2576/98 και 
σύμφωνα με την υπ’αρ. Δ17α/10/65/Φ.Ν.402 Υπουργική 
απόφαση περί «προσδιορισμού του συντελεστή ρ του Ν. 
2576/98, επισημαίνοντας ότι για την αναθεώρηση εφαρ¬ 
μόζονται οι διατάξεις του άρθρου ΙΟτου Ν. 1418/84. 

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας βαρύνει τον κύριο του 
έργου. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προ¬ 
σφορών) στα γραφεία της Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών 
Νομ/κής Αντ/σης Κέρκυρας (Διοικητήριο Κέρκυρας) από 
αρμόδια επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχεί¬ 
ρησες εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με πτυχίο Ατάξεως και 
άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ βάσειτου Ν. 1418/84 ή Α1 τά- 
ξεως και άνω για έργα ΟIΚΟΔΟ ΜIΚΑ βάσει του Ν. 2940/01 
καθώς και εμπειροτέχνες αναλόγου ειδικότητας. 
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Εγγύηση συμμετοχής που έχει συσταθεί νόμιμα από 
170 € που θα απευθύνεται προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπη¬ 
ρεσιών Νομ/κης Αυτ/σης Κέρκυρας. Οι διαγωνιζόμενοι 
μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών της δημοπρα¬ 
σίας όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του 
κοινού στα γραφεία της Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών 
Νομ/κής Αυτ/σης Κέρκυρας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 
0661 0 89137 Αλέξανδρο Χονδρογιάννη. 

Κέρκυρα, 2 Σεπτεμβρίου 2002 
Ο Διευθυντής 
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 8186 

Ο Δήμαρχος Αίγινας ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ 

Ότι εκτίθεται σε ανοικτό επαναληπτικό μειοδοτικό δια¬ 
γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
την συμφερότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. - Της αποφάσεως 11.389/93 του ΥΠΕΣ «Περί Ενιαίου 
Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ». 

2. -Τον ισχύοντα ΔΚΚ (πδ 410/95). 

Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑ- 
ΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ {γάλα - σαπούνι} πρ/σμού 
25.723,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ και σύμφωνα με τις τεχνικές προ¬ 
διαγραφές της με αριθμό 8/ 2002 μελέτης που συντάχθη¬ 
κε απάτην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα 
Αίγινας { οδός Χρ. Λαδά 1} ενώπιοντης αρμόδιας Επιτρο¬ 
πής ΕΚΠΟΤΑ στις 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002, ημέρα ΤΕΤΑΡ¬ 
ΤΗ και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών την 11η π. μ. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται 

Α) τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί) 

Β) Τα Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαποί) 

Γ) Συνεταιρισμοί 

Δ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά με τους περιορισμούς του άρθρου 8 της απόφα¬ 
σης 11.389/93 του ΥΠΕΣ 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο πο- 
σόν των 1.191 ΕΥΡΩ. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να 
απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας 
(τηλέφ. 02970- 22.220, 02970- 24.444 αρμόδιος Ιωάννης 
Μαργαρώνης). 

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας θα βαρύνει τον 
Δήμο Αίγινας. 

Αίγινα, 2 Σεπτεμβρίου 2002 
Ο Δήμαρχος 
ΤΡΥΦΩΝ ΓΚΟΤΣΗΣ 
-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 9021 

Ο Δήμαρχος Μουδανιών Προκηρύσσει 

Την διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας με σφραγισμένες 
προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έρ¬ 
γου «Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου Δ.Δ 
Σήμαντρων», με σύστημα υποβολής προσφοράς με επί μέ¬ 


ρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες και έλεγχο 
ομαλότητας (άρθρο 7του Π.Δ. 609/85), προϋπολογισμού 
99.145 Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

Η δημοπρασία θα διεξαχθείτην 25η Σεπτεμβρίου 2002, 
ημέρα Τετάρτη με ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών 
την 11.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στα Ν. 
Μουδανιά, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ Β'τάξης και άνω για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Η εγγύηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
1.983 Ευρώ που θα απευθύνεται στο Δήμο Μουδανιών. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπη¬ 
ρεσίες του Δήμου (τηλ. 0373-26190) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Ν. Μουδανιά, 2 Σεπτεμβρίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ 

-♦- 

(25) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 9018 

Ο Δήμαρχος Μουδανιών Προκηρύσσει 

Δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές και με το σύστημα που περιλαμβάνει 
μελέτη και κατασκευή (άρθρο 4 του Ν. 1418/84 και άρθρο 
10 του Π.Δ. 609/85) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευ¬ 
ής του έργου «Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Δ.Δ. Ν. 
Ποτίδαιας στη θέση Μουδανιώτικα», προϋπολογισμού 
35.078 Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 23η Οκτωβρίου 2002, 
ημέρα Τετάρτη με ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών 
την 11.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στα Ν. 
Μουδανιά, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ Α' τάξης και άνω για έργα 
κατηγορίας ΗΛΜ ή κοινοπραξία Α' τάξης και άνω για έργα 
της κατηγορίας ΗΛΜ και Α'τάξης και άνω για έργα της κα¬ 
τηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

Η εγγύηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
702 Ευρώ που θα απευθύνεται στο Δήμο Μουδανιών. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπη¬ 
ρεσίες του Δήμου (τηλ. 0373-26190) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Ν. Μουδανιά, 2 Σεπτεμβρίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ 

-♦- 

(26) 

ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ 
Αρ. Πρωτ.27298 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε διαγωνισμό 
κλειστής διαδικασίας για την προμήθεια ασφαλιστικών βι¬ 
βλιαρίων και Διαβιβαστικών. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


1. - Το Ταμείο Νομικών προκηρύσσει κλειστό διαγωνι¬ 
σμό με κριτήριο κατακύρωσηςτη χαμηλότερη τιμή για την 
εκτύπωση και προμήθεια ασφαλιστικών βιβλιαρίων του 
ΤΝ και του ΚΕΑΔ, και διαβιβαστικών προς τους Δι¬ 
κηγορικούς Συλλόγους και τα Ειρηνοδικεία της Χώρας, 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.600 ΕΥΡΩ, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2. - Η παράδοση τους πρέπει να γίνει σπς αποθήκες του Τα¬ 
μείου (Σωκράτους 53,10431, Αθήνα) εντός 40 ημερών από 
την υπογραφή της σύμβασης του Ταμείου με τον μειοδότη. 

3. - Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό , 
πρέπει να υποβάλουν δακτυλογραφημένη αίτηση συμ¬ 
μετοχής με αντίγραφα στην ελληνική γλώσσα στα γρα¬ 
φεία του ΤΝ (Σωκράτους 53, 10431, Αθήνα και προς την 
επιτροπή Προμηθειών για την εκτύπωση ασφαλιστικών 
βιβλιαρίων και Διαβιβαστικών. 

Στην αίτηση συμμετοχής πρέπει να αναφέρεται :α) πλή¬ 
ρης επωνυμία, έδρα , ταχυδρομική δ/νση, ΡΑΧ, και τηλέ¬ 
φωνο του αιτούντος β) Το επιμελητήριο στο οποίο είναι 
γραμμένος καθώς και το ασκούμενο επάγγελμα. 

Η αίτηση θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 1599/86 στην οποία οι αιτούντες 
θα δηλώνουν αναλυτικά τα παρακάτω: 

α) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της 
επιχείρησης, β) Δεν έχουν αποκλειστεί από συμμετοχή σε 
διαγωνισμούς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα, ούτε έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι γ) Δεν έχουν υποπέ- 
σει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγ¬ 
γελματικής τους δραστηριότητας, είναι συνεπείς στην εκ¬ 
πλήρωση τόσο των συμβατικών τους υποχρεώσεων, όσο 
και των υποχρεώσεών τους προς τις Υπηρεσίες του 
Δημοσίου Τομέα δ) Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς 
δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται 
από την επιχείρησή τους προς την Υπηρεσία. 

Προς απόδειξη των παραπάνω προκειμένου να διαπι¬ 
στωθεί γενικά η αξιοπιστία του συμμετέχοντος, θα επι¬ 
συνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) Ισολογισμοί της τελευταίας τριετίας , οι οποίοι θα 
φέρουν και τη βεβαίωση του αρμόδιου ελεγκτή (ορκωτού 
λογιστή), εάν απαιτείται και αν δεν απαιτείται, τούτο θα 
δηλώνεται εγγράφως από τον υποψήφιο. 

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί επί χρόνο μικρότερο της 
τριετίας, θα υποβάλλονται φορολογικές δηλώσεις ή 
ισολογισμοί για όσο χρόνο λειτουργεί. 

β) Κατάσταση κύκλου εργασιών του είδους της τελευ¬ 
ταίας τριετίας. 

γ) Κατάλογο κυριοτέρων παραδόσεων στοΔημόσιο ή 
ιδιωτικό τομέα τελευταίας τριετίας, ο οποίος θα περιέχει 
τα υλικά που παραδόθηκαν, την ποσότητα, την αξία καιτις 
ημερομηνίες παράδοσης. 

δ) Κατάσταση περιγραφής τεχνικού εξοπλισμού απ’ 
όπου είναι απαραίτητο να προκύπτει η ύπαρξη ιδιόκτητων 
εγκαταστάσεων μετυπογραφείο, Ατελιές, τμήμα εκτυπώ¬ 
σεων και τμήμα αποπεράτωσης 

ε) Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη 
από αρμόδια αρχή. 

στ) Βεβαίωση μιας ή περισσοτέρων Τραπεζών για την 
πιστοληπτική ικανότητα. 

Εάν επιλεγείτε να υποβάλετε προσφορά, όλα τα ανωτέ¬ 
ρω θα τα προσκομίσετε και για τον κατασκευαστή ή τον 
υποκατασκευαστή, όταν δεν είστε ο ίδιος κατασκευαστής. 

3. Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στην 
παραπάνω Υπηρεσία μέχρι 4 Οκτωβρίου 2002, ημέρα Πα¬ 
ρασκευή και ώρα 13,30 μμ. 


4. - Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση 
δημιουργεί στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 

5. - Πληροφορίες σχετικά με την αίτηση συμμετοχής πα¬ 
ρέχονται από την κα Κωνσταντίνα Ρεμπή, τηλ: 5296282 
έως 286. 

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2002 
Ο Πρόεδρος 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΙ ΦΑΡΑΣ 

- ♦ - 

(27) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ. ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 3971 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Νομού Κορινθίας προκηρύσ¬ 
σει τη διεξαγωγή δημόσιου μειοδοτικού μυστικού διαγω¬ 
νισμού με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης 
(σφραγισμένες προσφορές), σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
609/85 Π.Δ/τος «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» ΦΕΚ 
223/Α/31-12-85πουεκδόθηκεσεεκτέλεσητου Ν. 1418/84 
«Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 
23/Α/29-2-84), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των 
εργασιών του έργου «Συντήρηση της οδού Σοφικό - Αγ- 
γελόκαστρο» προϋπολογισμού 70.000,00 € στον οποίο 
συμπεριλαμβάνονται 10.677,97 € για ΦΠΑ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Τ.Ε.Ο.Α.Ε. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 25.9.2002, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα Γ ρα¬ 
φεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Κορινθίας (οδός 
Κροκιδά 2). 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της μελέτης δηλαδή 1.186,00 € απευ¬ 
θυνόμενη στηνΔ.Τ.Υ. Κορινθίας. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις Α1, Α2 και 1 ης τάξης σύμφωνα με τον Ν. 2940/01. 

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με εφαρμογή των διατά¬ 
ξεων του άρθρου 2 του Ν. 2576/98 «Βελτίωση των διαδι¬ 
κασιών ανάθεσης της κατασκευής Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν σήμερα. 

Στην παρούσα εργολαβία για την αναθεώρηση εφαρ¬ 
μόζονται οι διατάξεις του άρθρου ΙΟτουΝ. 1418/84, του 
άρθρου 6 του Ν. 2052/92 και εγκύκλιος 51 /Δ 17α/02/26/ 
ΦΝ359 Γ εν. Δ/νση Διοικ. και Προγρ. Δ/νσης Νομ. Συντ. και 
Κωδικοποίησης όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα. 

Πληροφορίες παρέχονται στα Γ ραφεία της Δ/νσης Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών Ν. Κορινθίας (τμήμα Προγρ. και Μελετών) 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επίσκεψης του κοινού. 

Κόρινθος, 3 Σεπτεμβρίου 2002 
Ο Πρόεδρος Νομ/κής Επιτροπής 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ 

- ♦ - 

(28) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 1922 

Ο Δήμος Θραψανού Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει 
ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ΤΣΙ ΜΕ¬ 
ΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ με σφραγισμένες 
προσφορές και συ μπλήρωση τιμολογίου, σύ μφωνα με τις 
διατάξειςτου Π.Δ. 28/80 και του Δ.Κ.Κ. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας είναι 
23.850,00 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) και προέρχεται από Έσοδα 

Διατιθέμενη πίστωση 2002 23.850,00 ΕΥΡΩ 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 25.9.2002 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11:00 (λήξη προσφορών) στα γραφεία του Δήμου 
Θραψανού από αρμόδια Επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ανεγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές του δημοπρατούμενου είδους εγγεγραμμένοι 
στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 1.195 
ΕΥΡΩ με Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας 
ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και θα απευ¬ 
θύνεται προς τον Δήμο Θραψανού. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες στα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. ή τον Δήμο Θρα¬ 
ψανού. 

Ο Δήμαρχος 

ΜΑΝΟΛΗΣ ΛΑΔΩΜΕΝΟΣ 

-♦- 

(29) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 5058 

Ο Δήμαρχος Κ. Μητρουσίου διακηρύττει ότι εκτίθεται 
σε δημόσιο μυστικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου με σύ¬ 
στημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου έξι (6) του Π.Δ. 609/85 του Νόμου 
1418/84 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 
2940/2001 και Ν. 2576/98 «Περί Δημοσίων Έργων και 
ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» και των εκτελεστικών Π.Δ. 
609/85 και 472/85 της Υπ. Απόφασης ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν. 
294/15-3-84, το Π.Δ. 218/99τροποποίηση διατάξεωντου 
Π.Δ. 609/85, καθώς και του Ν. 2576/98 με τις σχετικές 
Υπουργ. Αποφάσεις Δ17α/08/16/ΦΝ402/10-2-98 και 
Δ/17α/10/65/Φ.Ν.402/24-7-98 και τις εγκυκλίους με 
αριθμ. Δ/17α/02/21/Φ.Ν.402/24-2-98, Δ/17α/03/71/Φ.Ν. 
402/28-8-98, Δ/17α/05/35/Φ.Ν.402/26-4-99, Δ/17α/05/42/ 
Φ.Ν.402/2-8-2000 και Ν. 2940/06-08-2001 η εκτέλεση του 
έργου: 

«Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου στο δ.δ. Βαμβακιάς» 
(ΕΛΛΑΔΑ 2004) συνολικού κατά την μελέτη προϋπολογι¬ 
σμού 29.347,03 € καιπρος δημοπράτηση 24.950,00 € . 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 2α Οκτωβρίου 2002, 
ημέρα Τετάρτη, μεώραλήξηςτην 11:00π.μ. στα γραφεία 
του Δήμου Κ. Μητρουσίου στον Πρόβατά Σερρών. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις Α τάξεως Οδοποιίας σε κοινοπραξία με Α τάξεως 
Η/Μ ή αντίστοιχες εμπειροτεχνικές σε κοινοπραξία. 

Η εγγύηση συμμετοχής 600 € (2%) πρέπει να απευθύ¬ 
νεται στο Δήμο Κ. Μητρουσίου. 

Τεύχη προσφοράς και πληροφορίες για τη δημοπρασία 
θα παρέχονται από τα γραφεία της ΤΥΔΚ Ν. Σερρών μέχρι 
και την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας. 

Προβατάς, 28 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ 


(30) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. Τ.Υ. 1847 

Ο Δήμαρχος Καλλιθέας, προκηρύσσει ανοικτή δημο¬ 
πρασία με σφραγισμένες προσφορές με επιμέρους πο¬ 
σοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας (άρθρο 7 του 
Π.Δ. 609/85) με έντυπατης Υπηρεσίας, για τηνκατασκευή 
του έργου: «Αντικατάσταση - Επέκταση Δικτύου Ύδρευ¬ 
σης Φαληρακίου» 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 2 του μηνάς Οκτωβρίου του 
έτους 2002, ημέρα Τετάρτη, στο Δημοτικό κατάστημα 
Καλλιθέας από την αρμόδια Επιτροπή. Ώρα έναρξης πα¬ 
ραλαβής των προσφορών η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης των 
προσφορών η 11:00 π.μ. 

Η δημοπρασία και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τους Ν. 2229/1994, 2308/95 
2338/95, 2372/96, 2940/01 (ΦΕΚ 180Α/06-08-2001) και με 
τον Ν. 2576/98 (ΦΕΚ 25Α/09-02-98) περί «Βελτίωσης των 
διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των Δημο¬ 
σίων έργων και άλλες διατάξεις», των εκτελεστικών τους 
Π.Δ. 609/85 και 472/85 όπως ισχύουν μετά την τροποποί¬ 
ησή τους από τα Π.Δ. 368/94, 285/97, 402/96, 210/97, 
218/99 καθώς και την απόφαση Δ17α/08/160, Ν. 402/10- 
02-98 (ΦΕΚ116Β/12-02-98) και με τις εγκυκλίους 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Λ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού 
και Κωδικοποίησης, Ε27/1998 με αρ.πρωτ. Δ17α/03/71/ 
Φ.Ν. 402/28-08-98, Ε16/1999 με αρ. πρωτ. Δ17α/05/35/ 
Φ.Ν. 402/26-04-1999 και Ε23/2000 με αρ. πρωτ. Δ17α/05/ 
42/Φ.Ν. 402/02-08-2000 και το Π.Δ. 171/1987 «Όργανα 
που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν κλπ» και σύμφωνα με 
τον Ν. 2576/98 (ΦΕΚ 25Α/09-02-98) και την απόφαση 
Δ17α/08/16/Φ.Ν. 402/10-02-98 (ΦΕΚ 116Β712-02-98), 
όπως αυτά ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπράτησης. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των δημοπρατούμε- 
νων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 788.908,00 € μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και της Αναθεώρησης. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΠΈ.Π Νοτίου Αιγαίου 
2000-2006. 

Προθεσμία για την περάτωση του έργου ορίζεται σε δώ¬ 
δεκα (12) ημερολογιακούς μήνες. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται 
σε 2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, δηλαδή σε 
15.799,00 Ευρώ και βεβαιώνεται με τη προσκόμιση ισό¬ 
ποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα¬ 
νείων ή Εγγυητικής Επιστολής ανεγνωρισμένης Τράπε¬ 
ζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις, Ελληνικές ή Αλλοδαπές από Χώρες μέλη της ΕΈ. 
και του Ε.Ο.Χ. εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, στη Δεύτερη μέ¬ 
χρι Τρίτη τάξη ανεξαρτήτως έδρας, για Δεύτερη μέχρι Τέ¬ 
ταρτη τάξη για εργοληπτικές με έδρα το νομό Δωδεκανή- 
σου και για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις με δηλωμένη 
στη βεβαίωση εγγραφής τους στο ΜΕΕΠ ως 2ου νομού 
Δωδεκανήσου για έργα Υδραυλικά ή Η/Μ ή κοινοπραξία 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εχόντων τα παραπάνω πτυ¬ 
χία, που η σχετική βεβαίωση να είναι σε ισχύ σύμφωνα με 
την κατάταξη Ν.2940/01 ή στη Δ1 ατομική τάξη μέχρι Ε' 
ανεξαρτήτως έδρας, στηΔΙ ατομική μέχρι ΣΤ'τάξη για ερ- 
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γοληπτικές επιχειρήσεις με δηλωμένη στη βεβαίωση εγ¬ 
γραφής τους στο ΜΕΕΠ ως γειτονικού νομού του νομού 
Δωδεκανήσου για έργα Υδραυλικά και στη Δ1 ατομική μέ¬ 
χρι Ε' τάξη ανεξαρτήτως έδρας, στη Δ1 ατομική μέχρι Ζ' 
τάξη για εργοληπτικές με έδρα το νομό Δωδεκανήσου και 
στη Δ1 ατομική μέχρι ΣΤ' τάξη για εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις με δηλωμένη στη βεβαίωση εγγραφής τους στο ΜΕ¬ 
ΕΠ ως γειτονικού νομού του νομού Δωδεκανήσου για έρ¬ 
γα Η/Μ ή κοινοπραξία Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εχό- 
ντων τα παραπάνω πτυχία, που η σχετική βεβαίωση να 
είναι σε ισχύ, σύμφωνα με την παλαιά κατάταξη και σύμ¬ 
φωνα αφενός με την παραγρ. 7 του άρθρου 2 του Π.Δ 
609/85 όπως αντικοτοστήθηκε από την παραγρ, 1 του άρ¬ 
θρου 1 του Π.Δ 285/97 και οπό την παραγρ. 2 του άρθρου 
1 του Π.Δ. 218/99 και συμπληρώθηκε με την ποραγρ. 3 του 
Άρθρου 1 του Π.Δ. 218/99 σχετικά με τις διατάξεις για τα 
κατώτατα ώρια και αφετέρου σύμφωνα με τις παραγρά¬ 
φους 40, 41 και 42 του άρθρου 4 του Ν. 2940/01, καθώς 
επίσης και με τη με αριθμ. Δ17α/03/74/Φ.Ν. 312/16-12- 
1994 (Φ.Ε.Κ. 935Βτης 22-12-94), απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ. και 
με τη αρ. Δ17α/05/77/Φ.Ν. 312/23-12-94 εγκύκλιο 51/94. 
Σε περίπτωση οποιοσδήποτε τυχόν τροποποίησης των 
ορίων των πτυχίων, θα δύναται να συμμετέχουν στον δια¬ 
γωνισμό οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις 
την ημέρα του διαγωνισμού επιχειρήσεις. 

Τον ανάδοχο του έργου θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες 
κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου, τρίτων, εισφορές ΙΚΑ κλπ. 
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει τον κύριο 
του έργου. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας περίληψης και 
λοιπά έξοδα δημοπρασίας, ως επίσης και τα έξοδα συμ¬ 
φωνητικού μετά των αντιγράφων βαρύνουν τον ανάδοχο 
του έργου. 

Τα συμβατικά τεύχη είναι διαθέσιμα για την ενημέρωση 
των ενδιαφερομένων έως καιτην 1η Οκτωβρίου 2002, στα 
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να 
απευθύνονται στο γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Καλλιθέας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τηλ. 0241060640,0241060636,0241060638,0241060650 

Καλυθιές, 3 Σεπτεμβρίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ 
-Φ- 

(31) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 5057 

Ο Δήμαρχος Κ. Μητρουσίου διακηρύττει ότι εκτίθεται 
σε δημόσιο μυστικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου με σύ¬ 
στημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου έξι (6) του Π.Δ. 609/85 του Νόμου 
1418/84 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 
2940/2001 και Ν. 2576/98 «Περί Δημοσίων Έργων και 


ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» και των εκτελεστικών Π.Δ. 
609/85 και 472/85 της Υπ. Απόφασης ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν. 
294/15-3-84, το Π.Δ. 218/99 τροποποίηση διατάξεων του 
Π.Δ. 609/85, καθώς και του Ν. 2576/98 με τις σχετικές 
Υπουργ. Αποφάσεις Δ17α/08/16/ΦΝ402/10-2-98 και 
Δ/17α/10/65/Φ.Ν.402/24-7-98 και τις εγκυκλίους με 
αριθμ. Δ/17α/02/21/Φ.Ν.402/24-2-98, Δ/17α/03/71/Φ.Ν. 
402/28-8-98, Δ/17α/05/35/Φ.Ν.402/26-4-99, Δ/17α/05/42/ 
Φ.Ν.402/2-8-2000 και Ν. 2940/06-08-2001 η εκτέλεση του 
έργου: 

«Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου στο δ.δ. Μητρουσί¬ 
ου (Κάτω Μητρούσι» (ΕΛΛΑΔΑ 2004) συνολικού κατά την 
μελέτη προϋπολογισμού 29.347.03 € και προς δημο- 
πράτηση 24.950.00 € . 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 9η Οκτωβρίου 2002, 
ημέρα Τετάρτη, μεώραλήξηςτην 11:00π.μ. σταγραφεία 
του Δήμου Κ. Μητρουσίου στον Πρόβατά Σερρών. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις Α τάξεως Οδοποιίας σε κοινοπραξία με Α τάξεως 
Η/Μ ή αντίστοιχες εμπειροτεχνικές σε κοινοπραξία. 

Η εγγύηση συμμετοχής 500 € (2%) πρέπει να απευθύ¬ 
νεται στο Δήμο Κ. Μητρουσίου. 

Τεύχη προσφοράς και πληροφορίες για τη δημοπρασία 
θα παρέχονται από τα γραφεία της ΤΥΔΚ Ν. Σερρών μέχρι 
και την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας. 

Προβατάς, 28 Αυγούστου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ 

-Φ- 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΑΠε.Σ.Υ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. Προκ. 6/02 

Το Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ύστερα από την αριθμ. 7/25-7-02 
(θέμα 3ον) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Νο¬ 
σοκομείου προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με 
έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟ¬ 
ΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 200.000 ΦΙΑΛΩΝ ΠΡΟΠΑ- 
ΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΓΥΑΛΙΝΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟ¬ 
ΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. 

Ο προϋπολογισμός θα είναι 135.000 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙ¬ 
ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενερ- 
γηθεί στις 4/10/02 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10,00- 
10,30 π.μ. (Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 
10,30 π.μ. αφού κατατεθούν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο 
του Ιδρύματος). 

Πληροφορίες και η διακήρυξη του διαγωνισμού θα δί¬ 
δονται από το Γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. Κόστος διακήρυξης 8,8 ΕΥΡΩ. 

Η Δ/κή Διευθύντρια 
ΑΡΓΥΡΩ ΛΙΤΣΑΚΗ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




